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(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
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ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು - ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


| ಬೀದರ್‌ ಜಿಲೆಯಲ್ಲಿ 2016 ರಿಂದ 


[ ನಾ 


2019ರವರೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ 


ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು 
ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? (ವಿವರವಾದ 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಲೋಇ/262/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) 


| 
| 
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016 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ / ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) ಅಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 


"| 2000 ರನ್ನಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ಪಾನಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
']1ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದು ; J | isco 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಜರುಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಜ್‌ 
(ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪಮ್ರುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೊಳಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿ:ವರು 


ಅನುಬಂಧ  (ಪುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 808) 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. - ಜಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರದಿ ಮಾರ್ಚ 2017 
ಲ್ಲಾ 


a 


— ವಿವಾ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಕ್‌ ಉದ್ದ [ಮ ಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! 
ಸಂಖ್ಯ 
1 2 3 g 4 5 7 
1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 Fe ಮುಗಿದಿದೆ. 
2 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ,ಸಸ್ತಾಪುರ, ಸಸ-ಶಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ಕಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಡರಗಾ ಭೊಸಗಾ, 153.50 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098) 
3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಮರ, ಧನ್ನುರವಾಡಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ, ಯದಲಾವೂರ, ಲಕ್ಷಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 40.50 0.41 ಮಗಗಿದಿದೆ. 
[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (52956) 
+ ES 
7 ನವ್ಯಾ |ಬಸವಾಲ್ಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಐನ್‌ಸಿ. ಓಡೆಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (52493) 25:00 0.25 ಮುಗಿದಿದೆ. 
5 |ಬಸವಳಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸಲಗಾ, ಹಾರಕೂಡ, ಶಿರೂರಿ, ಶೀರೂರಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 31.00 0.31 ಮುಗಿದಿದೆ. 
| (54025) 
6 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಜನಮುಗಳಿ, ಇರದನೆಬಾಡಿ, ಘೋಟಾಳಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 26.50 0.265 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(52501) 
7 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ಕಬಿರಾಬಾದ ಬಾಡಿ, ಅಂತರಭಾರತಿ ಥಾಂಡಾ, ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 31.46 0.30 ಮುಗಿದಿದೆ. | 
[nts ಕಾಮಗಾರಿ (52836) 
8 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ, ಗಡಿಗೌಡಗಾಂವ, ಹಣಮಂತವಾಡಿ, ಸೊಲದಾಬಕಾ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲಳ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 26.55 0.27 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ (52669) 
Po ಧ ್ಸ್‌ 
9 |ಬಸವಕಲ್ಯ್ಕಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ, ಹಂದ್ರಾಳ, ತಡೊಳಾ, ಬ್ವಿಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ.ಪಾಥ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (52451) 43.00 0.35 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ery ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಂಡಿ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಎರಬಾಗ, ರಾಜೋಳಾ, ರಾಜೋಳಾ ಥಾಂಡಾ, ಸದಲಾಮರ, ಬ್ಲಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಮಾಥ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 35,50 0.35 ಮಾನದಡ 
[ಕಾಮಗಾರಿ (52453) 
RS 
11 [ಹುಮನಾಬಾದ ' [ಯಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.60 - ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 |ಹುಮನಾಬಾದೆ [ಹಯಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.06 ಕಾಮಗಾರಿ 
13 [ಹುಮನಾಬಾದ [|ಹುಮನಾಬೀದ್‌ ಅಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಯಳ್ಳಿ, ಓತಗಿ, ಘಾಟಿಬೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕನಕಟ್ಯಾ, ವರಬಟ್ಟಿ (ಕ), ಚೀನಕೇರಾ, ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ, 99.57 0.99 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು ತಾಂಡ, ರುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ(53096) 
74 `|ಯುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮ್ಮನಸೂರ, ಚಿತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗಿ(ಜನಶಾ ನಗರ), ಗಡವಂತಿ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಯಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, To 750 ಮನಿದಡೆ 
[ಮಾಡಗೂಳ, ಕೂಡಂಬಲ್‌, ಮುಸ್ತರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095) 
15 [ಯಮನಾಬಾದ |ಯುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ, ಮದರಗಾಂವ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೋತಗಿ(ನೆಹರು ನಗರ), 105.00 1.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನಿಂಬೂರಾ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099) 
16 [ಹುಮನಾಬಾದ |ಯಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಣಾ, ನಿರ್ಣಾ ವಾಡಿ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಭದ್ರಾಪೂರ, ಗೋವಿಂದ ತಂಂಡಾ, ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು 49.50 0.45 ಮುಗಿದಿದೆ. 
'ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(52782) 


1 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ| ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬೇಕ್‌ದ ಉದ್ದೆ [ಮು ಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! 
ಸಂಖ್ಯೆ 
F] 2 3 4 5 7 
17 |ಬೀದರ [ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ , ನಲವಾಡ, ಸಂಗೊಳಗಿ (ಸಿ,ಸಂಗೋಳಗಿ (ಡಿ), ಸಂಗೋಳಗಿ (ಎ), ಸಂಗೋಳಗಿ (ಬಿ)ಚೊಂಡಿ, ಚೊಂಡಿ ತಾಂಡಾ, ಚೌಳಿ,ಹೊನ್ನೇಕೆರಿ, ಆಯಾಸಪೂರ, 133.93 1.30 ಮುಗಿದಿದೆ. ] 
|[ಜಮಿಸ್ತಾನಪೂಂ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಗೋರನಳ್ಳಿ ಬಕ್‌ಚೌಡಿ,ಕೊಳಾರ (ಕಲೆ, ನಿಜಾಂಪೂರ,ಹಜ್ಜರಗಿ, ಗೂನಳ್ಳಿಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ತಾಜ), ಶಾಹಾಪೂರ,ಸುಲ್ರಾನಪೂರ, ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ (ಎ) 
ಹಾಗೂ, ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ (ಬಿ) ಗಕ್ರಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 52881) 
18 |ಬೀದರ [ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡವಂಚಾ,, ಬಾಪೂರ, ಭಂಗಾರ,ಬರಿದಾಬಾದ, ಮರಕುಂದಾ, ಹುಚಕನಳ್ಳಿ ರಂಜೋಳ೪ಬಣಿ,ತೆಲಗ ಮಿರ್ಜಾಪೂರಿ, ಕಾಡವಾದತಾಂಡಾ, ಪಾತರಪಳಿ, ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡಾ, 129.50 1.20 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಬರೂರ, ಶಮಶೀರ ನಗರ ತಾಂಡಾ, `ಅಮಲಾಪೂರ,ಶಮಶೀರ ನಗರ, ಔರಾದ (ಎಸ್‌) ತಾಂಡಾ, ,ಬರೂರ ಈಾಂಡಾ, ಚೆಟಿಸಳ್ಳಿ ಗೌಸಪೂಂ, ಹೊಕರಾಣೂ (ಬಿ) ಹೊಕರಾಣಾ (ಕೆ) ಹಾಗೂ 
[ನಾಗೂರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52888) 
19 |ಬೀದರ [ೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ , ಕನ್ನಳ್ಳಿ , ವಿಲಾಸಪೂರ ,ಜನವಾಡಾದ "ಚಿಮಕೊಡದ; ಮಮಬಾಫೂರ ತಾಂಡದ, ಮಮದಾಪೂರ, ದದ್ದಾಪೂಂಿ, ಚಿಕಪೇಟ್‌, ಶ್ಯಾಮರಾಜಪೂರ; 112.00 4.05 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಚಿಲ್ಲಗಿ, ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52813) 
20 ಗ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೌಬಾದ, ಹಿಷ್ಪಳಗಾಂಎ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಬೊಳ,ನೆಮತಾಬಾದ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಹಮಿಲಾವೂರ, ಜಾಂಪಾಡ, ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. 101.77 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52829) 
2 ಭಾಲ್ಕಿ [ಭಾಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಹಲಸಿತುಗಾಂವ, ಲಂಜವಾಡಾ, ಜಿರಗ್ಕಾಳ ಮತ್ತು ಕೊಟಿಗ್ಯಾಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 95.00 0.75 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(52432) 
2 ಭಾಲ್ಕಿ [ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಣಗಾಮರ , ಹುಪಲ್‌ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (52434) 150.00 0.90 ಮುಗಿದಿದೆ. 
23 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರಗಾ, ಬಟಿಕಚೆಂಚೋಳಿ, ಚಾಲಕಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 144.32 1.35 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52463) 
24 ಔರಾದ್‌ [ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಡನ್ನರ, ಕಾಳಗಾವುರ, ಹೊರಂದಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಛಮನಗರೆ, ಡೋನಗಾವ(ಎಮ್‌) ರಾಮಣಂ ಭಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಧಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಧಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ 86.00 085 ಮುಗಿದಿದೆ. 
[ಭಾಂಡಾ, ರಂಡ್ಯಾಳ, ಡೋನಗಾವ (ಎಮ್‌), ಮಂದಾರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪರ ಗಕ್ತಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವಂರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775) 
FT oe ರನ ಮಾನ ಪಡಗಾವರ ಚುದರಮಾನಾರಾನ ಧಾಂಡಾ, ಮಹಾತೋನಗಾವ ಪಾಂಡು ಧಾಂಡಾ, ಮಡಾಡೋನಗಾವ ಮನಸಿಂಗೆ ಧಾಂಡಾ, ಮಜಾಡೋನಗಂನ ಭುಲಸಿಂಗ ಭಾಂಡ, ಕಸರಂ ಭಂವರಾ T 86.00 085 ಮುಗಿದದೆ 1 
'ಧಾಂಡಾ, ಬೆಳಕೋಣಿ (ಟೌ), ಬಸನಾಳ, ಮುದೊಳ (ಬಿ) ವಸಿರಮ ಥಾಂಡಾ, ತೋರಾ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಬೇಂಬ್ರ, ಬಳತೆ (ಬಿ), ತೋರಾ, ನಾಗುರ (ಬಿ), ತೋರಣಾವಾಡಿ, ಗ್ತಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ 
ಸಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (52776) 
26 ಸರಾದ್‌ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾವ, ಹೋಣ್ಣನಾ, ಚಕ್ಕಿ (2, ಎಕಂಬಾ, ಚಕ (ಜೆ ಕಿರನ ಧಾಂಡಾ, ಜಮಗಿ ಗುರನಾಥ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ) ಮಾಣಿಕ ಭಾಂಡಾ, ನಾಗುರ (ಎನ್‌), ಮಾನೂರ (ಕ), ಗಂದ್ಯಾಳ, ಕರಂಜಿ 7200 57 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(8). ಸುಂದಾಳ, ಗಕ್ತಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52777) 
771 ರಾಡ್‌ [ನಾಡ ಕಾಮೂನ ಜೋತಿ ಭಾನಬಾಯ ಭಾಂಡ ಗಾಗನವಿಡ ಮೋಮಾನೈಕ್‌ ಘಾಂಡಾ, ಹುಲ್ಯಾಳ ಲಾಲಸಂಗ ಛಾಂಡಾ, ಟಿಕ್ಕಿ (ಯು) ಸೊಸಯತಿ ಧಾಂಡಾ, ಮಾಳೆಗಾವ ಮಾಜಾದೆವ ಭಾಂಡ. ಮಾಳೆಗಂವ 82.00 080 ಮುಗಿದಿದೆ. 
[ಸೊಮ್ಮಾ ಥಾಂಡಾ, ಬತಕುಲ ಧಾಂಡಾ, ಭಂಡಾರಕುಂರಾ ಅಂಬ್ರು ಥಾಂಡಾ, ಹುಲ್ಕಾಳ ಶಂತರ ನೈಕ ಛಾಂಡಾ, ಬಾವಲಗಾವ ಬವನಮಟ್ಟಿ ಥಾಂಡಾ, ಬೋಂತಿ ಧಾವರಾ ನೈಕ ಥಾಂಡಂ, ಚಟೋಡಿಮುಬೇರ, ಎಕಂಬಾ 
[ಸೇವಾದಾಸ ನಗರ ಗಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(5279%) 
28 ನರಾವ್‌ [ಔರಾದ ಇಾಮಾನ ಧುವಾಮಾನಣಾವ ಚಾದ್ರಾ ನೈ ಧಂಡಾ ಚಮ್ಮಾರ ಚಬ್ಯಾಳ ಧಾಂಡಾ, ಎಳವಾರ ಎಕಲಾರ ಧಾಂಡಾ, ಮೇಡನಳ್ಳಿ ಗಾಂದಿನಗರ ಥಾಂಡಾ, ಗುಡವಳ್ಳಿ ರುವಂ ಧಾಂಡಾ, ಆಲುರ (8) ವಿಠಲ 17257 1725 ಮುಗಿದಡೆ. 
[ಥಾಂಡಂ, ಮಣಗೇಂನುರ, ಸೋರಳಿ, ಉಜ್ಜನಿ, ಆಲುರ (ಕ), ತುಳಜಾಪರ, ಶೇಂಬೆಳ್ಳಿ ಸೋರಳ್ಳಿ, ಲಾದಾ, ಬಾಲುರ, ಬಾಚ್ಛೇಪಳ್ಳಿ ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಜೋನ್ನಕರಿ, ಸಂತಮರ ಗಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿವ ಎಸ್‌.ಸಿ, ವಂರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
(! (52773) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
uy 45147 4.45 


ತೋ`ಬಂ'ಮತ್ತಾ್‌ಒ'ಜಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಬೀದರ 
ET ನ್‌ ಸಾರ ನ್‌ ಕಷ NNT ಜ್‌ ನ ಜರ್ಪಾ ಪತ್ರಇತರರಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತೆಗತ'ಪರದಿ- ಮಾರ್ಜ 2017 
— 
ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮ ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
3 el 
I; ) 3 [} 5 
1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದ ಮಾಗಿದದೆ 
14.50 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಬಸವಲ್ಕಾಣ"|ಬಸೆವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ನಾಲಕಂಕವಾಡಿ ಪಾನಾಷುರ ವಾಡಿ. ಸಸ್ತಾಪಾರ. ಅತರಾಷಾರ, ಭೊಸೆಗಾ'ಗ್ರಾಮೆಗಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ TI 12 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (54198) 
7ನ ಬಸವರ್ಯಾನ ತಾಲಾನ ಹದರಾಪ್‌ರ ನಾರಾಯಣಪಾಕ ವಾಡ'ಗ್ರಾಷಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ PR) 732 ಮಾಗಿದಡೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ (52958) 
g lh 
7 ಪ್ಯಾ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಜನಮುಗಳಿ. ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 200. 0.40 ಮುಗಿದ 
(52574) 
5 ವಕಲ್ಲಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ, ದೇವನಾಳ ವಾಂಜರಬಾಢಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಸುವುದು[ 9 ಮುಗಿದಿದೆ 
(52576) W._ 
ವ್ಯಾನ ಬಸವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡಾಳಾ `'ಬೌಲೂರ `ಧಾಂಡಾ. `ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್‌ ಓಡೆಯಲ್ಲ್‌ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಇರರ] 33 35 7 ಮಾಗಿದಡ್‌ 
| ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (57954) | 
77 ನ |ಬಸವರ್ಕಾನ ತಾಲ ಗ ಲಗಶ'ಮುರ್ಜಾಪಾರೆ. ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಹತ್ಸ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮುತ್ತಾ ಚರಂಡಿ] 2ರ [EC ಮುಗಿದೆದೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (54079) ; 
ಸವಾ ಡಾಡಾ TT 2 ಸು 
ನ | ಬಲ್ಕಾಔ [್ಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52575) 499 9% ಮಹನನಡ್‌” 
5 ಬಸಮ್‌್ಯಾಣ 31.2: 0.30 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ಬಸವಕಲ್ಕ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಳಂ. ಶಿರೂರಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52576) 
7ನ T7700 23 ಮಾಗದಡ್‌ 
_ % ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ .ಸವಲಾಪುರ. ಇಸ್ಲಾಂಪುರ. ತಡೊಳಾ ಮುದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಥ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ (42455) 1 
Fl ಸವ್‌ವ ಕ 2 ನಗಿದಡೆ 
ಬಸವಕಲ | ್ಯದಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಎಮ್‌.. ಕವಡಿಯ್ಯಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ, ಗೊಗ್ಗಾ ಕವಡಿಯ್ಯಾಳ ಆರ್‌. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 304 _ ಮುಗಿದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುತ52457) 
7] ಹಷನಾಜಾದ 350ರ ಗಿದ 
[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ. ಚಂದನಹಳ್ಳಿ. ಸೋನಕೇರಾ. ಘಾಟಬೋರಳ, ಘೋಡವಾಡಿ. ಹುನಸನಾಳ. ಹಂದಿಕೇರಾ. 
[ಹುನಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ, ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ). ಚೀನಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ. ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 531;9) 
7 'ಹುವಾನಾವಾದ'|ಹಾಮೌನಾಜಾರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಪೊರೆ. ಚತಕಾನಾ. ಹುಡಗಿ ಹಾಡಗ(ಜನತಾ ನಗರ). ಪೋರಂಷ್ಠ್‌ ಗಡವಂತ'ಮಾಣೆಕನಗರ | 4000 1.30 ಮೌಗಿದಡೆ: 
ಸಿಂಧನಕೇರಾ. ಹಣಕುಣಿ, ಶಾಮತಾಬಾದ, ಬೆಳಕೇರಾ. ಮಾಡಗೂಳ, ವಳಖಿಂಡಿ, ಕೂಡಂಬಲ್‌. ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
4 ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (53104) 
17 ಹಷನಾದಾದ ನನನಾನಾನ್‌ ತಾಲ್ಲೂನ'ಹಳ್ಳೇಬೇಡ(ಬಿ). ನೆಂದಗಾಂವೆ, ಕಪ್ಪೆರಗಾಂವೆ, ವೆಡ್ಗನಕ್‌ರಾ. 'ತಾಳಮಡಗಿ (ಗಾಂಧಿ ನಗರ). ಕಂದಗೊಳೆ. ಕೆಬೀರಾಬಾದೆ| 133.50 1.30 7ಮಾಗಿದಡೆ: 
ವಾಡಿ, ಮಲ್ಕಾಪೂರ ವಾಡಿ. ಡಾಕುಳಗಿ. ಅಮಿರಾಬಾದ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಮದರಗಾಂವ. ಮರಖಿಲ್‌, ಶಕ್ಕರಗಂಜ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (53:02) 
p 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
ನಾ p 3 
is ಹುಮನಾಬಾದ 


[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ಮಂಗಲಗಿ, ನಿರ್ಣಾ, ಚಾಂಗಲೇರಾ. ಬಸೀರಾಪೂರ, ವಿಠಲಪೂರ, ಮದರಗಿ, ಬನ್ನಳ್ಳಿ 
ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಮೀನಕೇರಾ, 


ನಾ ಹನ್ನಾ. 
ಮುಗಿದಿ; 


16 ಹುಮನಾ ಬಾದ 
[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬ್ರಾ 


7|ನಾಡರ ]ನಾದರ ತಾಲೂಕ ಎಸ್‌ಸ. ಕಾಪೋನಿಯಳ್ಲ್‌ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Ex 
EET ಜಾಡರ ಕಾರೂ ಎಸ್‌ಸ. ಕಾತೋನಿಯಕ್ಲ್‌ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 7106 
ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ ಯದಲಾಪೂರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಅಮಲಾಪೂರ ೧ೀರನಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೂರಿ ಬೇಳೂರಿ, ಕೊಳಾರ (ಕೆ)ಕೊಳಾರೆ NEE 
(ಕೆ) ಕಮಲಾಪೂರ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗೊರನಳ್ಳಿ. ಶಾಹಾಪೂರ, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಬುಧೇರಾ, ಹುಚಕನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳ ಖೇಣ, ಶಮಶೀರನಗರ 
[ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(52889) 
ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದುಾರ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ. ತಡಪಳ್ಳಿ. ತಡಪಳ್ಳಿ. ಹೊಕರಾಣಾ (ಬಿ). ಕಾಡವಾದೆ,ಬರೊರ. ಚಿಂತಲಗೌರಾ ಮೆಸ್‌ 149.00 
ಮಿರ್ಜಾಪೂರ. ಸಿಂದೋಲ, ಯಾಕತಪೂರ. ಸಿರಸಿ ಔರಾದ, ಖಾಶೆಂಪೂರ (ಸಿ). ಸಂಗೊಳಗಿ,, ಸಿಕಿಂದ್ರಾಪೂರ, ಕಮಠಾಣಾ, ಬರಿದಾಬಾದ. 
ಕಂಗನಕೋಟ್ಲನೆಲವಾಳ, ಕಪಲಾಪೂರ. ಕೊಳಾರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (52892) 
2: |ಜೀದರ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ. ಸೋಲಪೂೊರ. ಅಲಮಾಸಪೂರ. ಜಾಂದೊಇದಯಾರನ್ಳ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ನಮತಾಬಾದ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ.ಅಮದಲ್‌ಪಾಡ, 151.06 
ಜನವಾಡಾ.ಶ್ರೀಮಂಡಲ.ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪೂಂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52830) 
22 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್‌ ಸಾಯಗಾಂವ ದಾಡಗಿ ಎಕಲಾಸಹುರೆ ಮತ್ತು ಹುಣಜಿ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ] 138.25 115 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (52433) 
3 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಜೈನಾಪುರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಣಜಿ`ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ'ಮತ್ತಾ'ಧನ್ನುರಾ (ಹ) ಗ್ರಾಮದ ಪಪಂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ: 30500 ST 
ನಿರ್ಮಾಣ (52430) 110 
7೫ ಸರಾರ್‌|ನರಾಡ ತಾಲೂನ'ಹ್ಕಾಳ ಕರಕ್ಕಾಳ. ಹೆಡಗಾಪರ. ಮರ ಮುಧೋಳ ತೋರಣಾ, ಕಾರಕಲ, ಹಪಳಗಾವ. ಹಾರಸುಕ 8700 
ಬೆಡಕುಂದ. ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ), ರಕ್ಷಾಳ (ಬಿ). ಚಾಂದೂರಿ ಗ್ರಾ'ಮಗಳಲ್ಲಿನ' ಎಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52764) 0.80 
25 ಔರಾದ್‌ ಔರಾದ ತಾಮೂನ ಜೋಂಡಿಮಾಪೌಡ' ಹಾದ್‌ರಾ; ದುಡ್ಕನಾಳ, ಜಮಲಪುರ, ದಾಬಕಾ, ಗಂಗನಬಿಡ, ಸಾವರಗಾವ, ಮುರ್ಕಿವಾಡಿ, ರಾಯಪೆ 82.00 
ಬರದಾಪುರ. ಖಾಶಂಪುರ, ಬೇಳಕುಣಿ (ಭುಪಾಲಗಡ). ಸಂಗನಾಳ ಗ್ರಾ'ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52767) 0.80 
'ರಾದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ), ಜಂಬಗಿ. ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ. ಚಿಕ್ಷ (ಜಿ). ಕರಂಜಿ. ಕೆಂಚ ಧುಪತಮಾಳೆಗಾವ. ಬೆಲುರ 
(ಎನ್‌). ವಲೆಪುರ, ಎಕಲಾರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52768) 0.68 
| ಒಟ್ಟು 2.28 
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ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
63741) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಇಮಣನಿಯ! ಹತ 


ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಬ್ಯೆ 


3 


5 


©  |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
7 ಸವ್‌ಲ್ಮಾಣ 
ಲ 


ಸಣ 
[2 


yi ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


9 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ 
(13434) 


ಮಾಚನಾಳ ನಾಡ ಹರಜನವಾಡಾ`ಬಡಾವಣೆಯಕ್ಲಿನ ಸ. ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(72999) 

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿ (73003) 


ಲಾಃ 


ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಂಡಾ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸಿ. ಕಸ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಸವ್ಯಾನ ತಾಲೂ ಕಾಹನೂರವಾಡ' ರ ಹರಿಜನವಾಡಾ`ಬಡಾಷೆ 


(73018) 
6 ಬಸವಕಲ್ಲಾ 


ಡವಂತಿ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ .5.'ರಸ್ತೌನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


8  |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 


(72863) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿ(73004) 


ಬಾಗೆ ಹಿಪ್ಲೆರೆಗಾ ಫಾಂಡಾ ಗಮ 


:0 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


12 ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ 


15 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
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ಬಸವಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(72903) 


ನ 


(72956) 


೩. f 


(72859) 


(72959) 


(173270) 


ಕಾಮಗಾರಿ(72957) 
7 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ್‌ರ್ಕಾಣ`ಾರೂನ'ಬಂಡಗರವಾಡಔ ನಾದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾಪಣೆಯಳ್ಲನ' ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 19.00 0.35 ಮುಗದದೆ. 


77 ವಸಪಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ್ಕಾಣ ಕಾಮಾನ್‌ ತಡೌಳಾ ಮುದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯೆಳ್ಸಿನೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಾಮಗಾರ 8.50 0.18 ಮುಗಿದಿಡೆ: 
7 ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯೆಳ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 14,00 0.14 ಮುಗಿವಡೆ: 


ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ಯಮರ 


ಕಾಮಗಾರಿ (72938) 


14.00 014 
ಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸ.ಸ: ರಸ್ತ 'ನರ್ಮಾಣ'ಕಾಮೆಗಾರಿ 13.00 0.13 
25.00 0.29 

19.00 019 

0.14 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


le 


ನ್ಮಾಸ ನುಡ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸಸ. ರಸ್ತ'ನರ್ಮಾಣ`ಕಾವಾಗಾರ 19.00 0.19 ಮುಗಿದಿದೆ, 

ಬಸವ ಲ್ಕಾಣಿ ತಾಲೂಕಿ(ನ ಸದಲಾಪುರ ಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್‌ನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 0.16 ಮುಗಿದಿಡೆ 
ಥಾ \ J. 

ಬಸವ್‌ಪ್ಮಾಣ ತಾಲಾಕನ ಪಾಡಕಗ್‌ರಾ ಘಾಂಡಾ ಮದ ಹೆರಜನೆವಾಡಾ`ಬಡಾವೆಣೆಯಕ್ನಿನ 3 ಸ.'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 800 014 ಮಗಿದಿಡ” 


ಶಸನ ಕಲ್ಮಾಣ ತಾಮಾಕನ'ಗದಲೌೇಗಾಂವ್‌ ಕ ಥಾಂಡಾ ಮುದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 14.00 0.14 ಮಾಗಿದಡೆ: 


6 |ಬಸೆವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ 


dd 


ಡ್‌ 


2017-18-SCP 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ 


21 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


22 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


23 |ಬಸವಕಲ್ಮಾ 


77 |ಬಸವಲ್ಕಾಣ 


27 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


30 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


eee 7 
26 '|ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಮಿ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73212) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(72860) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲದಾಬಕಾ [ಮುದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(73436) 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಗಾ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ(73009) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಮುದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72937) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೌಂಡೆಗಾಂವೆ ಮುದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ; ರಸ್ತೆ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(73432) 

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(72899) 


ಸಗಾ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(73002) 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕನ'ಹ್ಳೌ ಮುದ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಸ ನಿರ್ಮಾಣ`ಕಾಮಗಾಕ 12887) 


ಬಸವಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂ ಆತಕೊಟಾ ಕದುದ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 19.00 
ಕಾಮಗಾರಿ(73211) 


ನ 


19.00 


0.19 


| 


0.20 


ಬಸವಕಲ್ಕ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿ 


(73019) 


(72902) 


31 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 
[3 
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(73007) 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 23.00 


(72956) 


0.23 ಮುಗಿದಿ 
ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ /ಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 23.08 0.24 ಮುಗಿದಿದೆ. ] 
ಬಸವಲ್ಮಾಾ ತಾರೂಕನ ಪಂಡಕಗೌೇರಾ ಮದ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ`ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ'ಸ.ಸ.'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ`ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 016 ಮುಗಿದಿಡೆ 


2017-18-SCcP” 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೆಳ್ಳಿ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. 


(72958) 
ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೆ 
(71907) 


ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಳಾವಾಡಿ ಗ್ಯಮಿದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


35 |ಬಸವಕಲ್ಯ್ಮಾಣ 


36 |ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಹುದೆ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(771911) 


37 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


38 ]ಬಸೆವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸೆವೆಕಲ್ಮಾಣ `ತಾಲೂಕಿನೆ ನೀರಗೂಡಿ ಗಮದ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


(12962) 


39 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ 


ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವ' 
(12964) 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(72960) 


ಯರಬಾಗೆ ಗ್ರಮದ' ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನರ್ನಾಣಾಮಗಾರಿ 


£1 |ಹುಮನಾ ಬಾದಿ 


ಹಾವಾನಾಬಾರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ ದುಬಲಗುಂಡ 'ಡಂದನಹ್ಕ್‌ ಓತಗ, ಫಾಟಡೋರಳ 'ಪಂದಕೌರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ ವರಷಟ್ಟ ಕ. 


ಚೀನಕೇರಾ. ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ರುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. 


£2 [ಹುಮನಾ ಬಾಬ 


£೬ |ಹುಮನಾ ಬಾಬ 


ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ಕೂಡಂಬಲ್‌, ಮುಸ್ತರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095) 


7 ಹಾಮಾನಾ ಜಾದ`|ಹಿಮಾನಾಜಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹ್ಸ್‌ಪೌಡಔ). ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದೆ, ಮದರಗಾಂವ, 


ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೋತಗಿ(ನೆಹರು ನಗರ), ನಿಂಬೂರಾ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099)) 


“ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: 63570) 


£8 |ಹುಮನಾ ಬಾದಿ 


Annexure.xlsx 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53096) 
ಹೆಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮ್ಮನೆಸೂರ, ಚಿತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಗಡವಂತಿ 


ಸ್ಟೆ 


ಹಮನಾಜಾದ ಕಾಲ್ಲೂನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಡೆಯೆಕ್ತ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ`ಇಂಡೆಂಟ್‌ 


ಸಂ: 63537) 
73””[ಹುಮೆನಾ ಬಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹ್‌ಪೇಡ(ಜ) ಗ್ರಾನಾದ ಎಸ್‌ಸ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡ 13.55 


14.00 0.30 ಮುಗಿದಿಡೆ 
(71913) 
TTS READ Te ETT Ea 
ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ" ಯರಂಡಗಿ "`ನಾದೆ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವೆಣೆಯಲ್ಲಿನೆ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 0.14 'ಮುಗಿದಿ' 
(12960) 


183.31 


0.22 


J SS 
0.10 ಮುಗಿದಿ 


0.12 


SS 


7 ಹನ್‌ ವಾದ ಖಿ ತಾಲ್ಲೂ ಚಂದನಷ್ಗ್‌ ಗಾಮರ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತ ಚರಂಡ`ನರ್ಷಾಣ 003 ಮುಗಿದಡೆ 
£7 |ಹುಮನಾ ಬಾದಿ 


ಮುಗಿದಿ 


ಮುಗಿದಿ 


ಮುಗಿದಿ 


ಮುಗಿದಿ 


ಹಾಷಾನಾಜಾರ್‌ ಕಾಲಾ ಚನಕ್‌ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸ.ಓಣೆಯೆಳ್ನ'ಸಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡ್‌ನಿರ್ನಾಣ 
ಮೆನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಥೆ 
ಸಂ: 63595) 


ಮಾಗಿದಡೆ 


ಮುಗಿದದೆ 


2017-18-SCP 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ 


| 


Bell mes 
pl 


Ng 
ed 


ಹುಮನಾ 


| 


Nu 


ಬಾದ 


ಬಾದಿ 


ಬಾದ 


ಬಾದಿ 


ಬಾದಿ 


| ಬಾದಿ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆರಟ್‌ 
Ey) 
33 
35 
yy 
3 
3 


ಬೀದರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಹುಮನಾ ಬಾಬ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣಣಂಡೆಂಟ್‌ 
ಸಂ: 63596) 


ಸಂ; 63536) 


[ಹುಮನಾ ಬಾದಿ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ,ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು`'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು'ಚಿರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಂಡೆಂಟ್‌ 
ಸಂ: 63577) 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೆಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾ ಜು ಮೊತ್ತ ಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
.28 


ಮುಗಿದಿ 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಣಾ, ನಿರ್ಣಾ ವಾಡಿ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಭದ್ರಾಪೊರೆ, ಗೋವಿಂದ್‌ ತಾಂಡಾ, 
ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(52782) 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ'ಚರಂಡಿ' ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ಮನಸೂರ, ಮಾಡಗೋಳ, ಇಂದಿರಾನಗರೆ, ಅಲ್ಲೂರಾ. ದುಬಲಗುಂಡಿ, `ಚಂದನಹ್ಕ್‌ ಫಾಟಡೋಕಳ, 
ವರವಟ್ಟಿ (ಕ). ಮುಗನೂರ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಹಿಲಾಲಪೂರ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ. ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿಂದನಕೇರಾ. 
[ಜಲಸಿಂಗ್ರಿ, ನಂದಗಾಂವ, ನಂದಗಾಂವ. ಹಂದಿಕೇರಾವಾಡಿ. ನಮದಾಪುರವಾಡಿ, ಕುಮಾರಚಿಂಜೋಳಿ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಚೀನಕೇರಾ, 
ಶೇವಾನನಗರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಕಂಟೂತಾಂಡವರೆಗೆ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ರುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ! 


[ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(work.Indent.No. (72824) 


[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಗಳೆಗಿ ವಾಡಿ. ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಣಾ, ನಿರ್ಣಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, 
ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಖೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಂಗಳ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(68603) 


ಜಾದರ ತಾಮ್ದಾತನ ಬಚ್‌ಡ; ಬೆಳ್ಳೊರ. ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ. ಶಂಶೀರನಗರ ತಾಂಡ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ 358.00 


ನ 


ಖಾದರನಗರ.ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ. ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ. ಗೂ: ಸ್ಸ ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮಿಸ್ತಾನಲೂರ (ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೈಷ್ಣನಗರ). 
ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತಾಂಡ. (ಜಿ) ಬಾಪೂರ. ಮರಕುಂದ. ಬುಧೇರ, ಪಾ: ್ಸಿ. ರಾಜಗಿರ. ಸಿಂದೊಲ ತಾಂಡ. ತಡಪಳ್ಳಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ತೆಲಂ। 
ಮಿರ್ಜಾಪುರ. ಸಾತೊಳ್ಳಿ ಭಾಗ-1. ಬರೂರು. ಬರೂರು ತಾಂಡ. ಹೊಕ್ರಾಣ(ಬಿ). ಹೊಕ್ತಾಣ (ಕೆ). ಕಾಡವಾದ. ಕಾಡವಾದ "ತಾಂಡ. ಔರಾದ (ಎಸ್‌) 
ತಾಂಡ. ಭೈರನಳ್ಳಿ ಹೊಚಕನಳ್ಳಿ. ರಂಜೋಳ್‌ ಖೇಣಿ. ಬಂಬುಳಗಿ. ಖಾಸಂಪೂರ (ಸಿ). ಬಾವಗಿ. ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ. (ಎ). ಸಂಗೋಳೆಗಿ ತಾಂಡ.(ಬಿ) . 
ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ,(ಸಿ) ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ.(ಡಿ). ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ. ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾಂಡ. ಚೊಂಡಿ ತಾಂಡ, ಮತ್ತು ಚೌಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 


ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ .(61957) 


[3 ಮುಗದಡೆ 
140 ಬ ಮಾಗಿದದೆ 
ET NS ws ಮುಗಿದಡ್‌ 
125 ವ ಮುಗಿದ 
7— Fr ಮುಗಿದ 
03 FS ಭಾ 
278.21 32ರ ಮುಗಿದಿದೆ 
T1758 iM 130 ಮೆಗಿದಡ್‌ 
425 ಮಾಗದಡ § 
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Ca 
೫ 


60 |ಬೀದರ್‌ 


— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


[ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಚಿಕಪೇಟ್‌, ಮಾಳೆಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ ರಸೂಲಾಃ , ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ) 
'ನವಲಸಹೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಆಲ್ಲಾಪೂರ, ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ, ಫತ್ತೆಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಖಲ್‌, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ, ನಂದಗಾಂವ, 
ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ. ಚಾಂಬೋಳ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಹಮೀಲಾಪೂರ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಮಾಮನಕೇರಿ, ಜೈಭಿಮನಗರ ನೌಬಾದ, ಲುಂಬಿಣಿ 
[ನಗರ ನೌಬಾದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೀನಿ (ಹಾರೂರಗೇರಿ) ಏಡೇನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(61961) 


24.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಮುಗಿದಿದ. 
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ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ದನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಡ್ಯಾಳ, ಡೋನಗಾವ 
(ಎಮ್‌), ಮಂದಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾ'ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775) 


63 ಭಾಲ್ಕಿ [ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಕೆಲಚಂದಾ, ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ರಸ್ತ 24.00 — 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
62 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಪೆ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 18.00 — 
65 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಡೋಣಗಾಪುರ, ಹುಪಳಾ: ಮತ್ತು ಗೋರನಾತ ಗಮದೆ ಪ.ಜಾ. ಓಣೆಯಲ್ಲ್‌ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 20.50 
ನಿರ್ಮಾಣ ೫ 
66 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ಡೊಂಗರಗಿ, ಅಹವೌದಾಬಾದೆ: ಜ್ಯಾಂತಿ, ಶೆವಾನಗರ'`ಖಾನಾಪಾರ ಕಡ್ಕಾಳೆ, ಕಣಜಿ 480.40 4.16 
ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ) ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) , ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ,  ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಕಾದಲಾಬಾದ್‌ 
ಲಾಧಾ , ರಾಮಶಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ). ಆಳವಾಯಿ, ಸಾಯಗಾಂವ, ಬೊಳೆಗಾಂವ ಕಾಸರತುಗಾಂವ' 
ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.Indent.No.72358) 
67 ಔರಾದ್‌ ಚಾಂಡೆಶ್ಸರ; ಕಾಳಗಾಪುರ, ಹೊರಂಡ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ ಇವನಗರು, ಹೋನಗಾವಣಮ್‌) ರಾಮಣಾ 11.58 


ಮುಗಿದಿ 


2017-18-SCP 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ , ಮುತ್ಯಲ , ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಬಾವಲಗಾಂವೆ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ'ಯು 
ರಾಮಸಿಂಗ್‌ ನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ , ಧನಸಿನಂಗ್‌ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , 
ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , ದೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ , ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಯ , 
ನಂದಿಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ , ಕೋಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ್‌ , ಭವಾನಿ ನಗರ ಬಾವಲಗಾಂವ , ದಾಸು 
ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಯು , ಸೊಸಾಯಿಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಯು , ಲಸ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , 
ಯಕಂಬಾ , ಹುಲಿಯ್ಕಾಳ , ಬೊಂಥಿ , ಗಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ , ಹೇಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಯು , ಪಾಂಡು 
ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಾಬಕಾ , ಮಂಗು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ) . ಮಹಾದೇವ ಪತಿ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ 
ಕುಂಟಾ , ಕೈಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ , ಲಸ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲಿಯ್ಕಾಳ , ಮುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ , 
ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ , ಸೇವಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಮೇಗಾಂವ , ರುಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಚಿರಕಿ 
ತಾಂಡಾ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ , ಶಿವಪೂರ , ವನಮಾರವಳ್ಳಿ » ನಾರಾಯಣಪೂರ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ , ಸೋಂಕನಾಳ , ಕೊಳ್ಳುರ ; 
ಹಸಿಕೇರಾ , ಕೋಟಗ್ಕಾಳೆ , ಭೀಮಾ ತಾಂಡಾ ಖಂಡಿಕೇರಾ , ಧನಸಿಂಗ್‌ ತಾಂಡಾ ಖಂಡಿಕೇರಾ , ಗಾಂಧೀನಗರ ತಾಂಡಾ 
ಮಡಪಳ್ಳಿ , ಮುಸ್ತಾಪೂರ , ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ , ಬಾಬಳಿ , ಸಂತಪೂರ , ಕಪ್ಪಿಕೇರಾ , ಖಂಡಿಕೇರಾ , ಬಾಗಲಗಾಂವ 
ತಾಂಡಾ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ) , ಥಾಮಲಾ ತಾಂಡಾ ಆಲಾರಾ (ಕೆ) , ಕೋರಲಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ , ಥಾವರಾ 
ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸಿಕೇರಾ , 


ನರಾಡಿ ತಾಲೂ `ಅರ್ಲಾಪೊರ,`ಯೆನಗಾಂದಾ 'ಸಂದಾಳ ರಂ) ಟಗ್ಯಾಳ, ಜೇವ್ದಾ್‌ ಗಡಗಾಂವ, ಕಾರ ಎ 
(ಜಿ) , ಡೋಣಗಾಂವ , ರಾಂಪೂರ , ಖತಗಾಂವ , ಮದನೂರ , ಐಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುಶನೂರ , ಶಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೊರೆಕಲ್‌ , ಕಿಶನ 
[ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರೆಕಲ್‌ , ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಬೆಳಕೂಣಿ ಚೋದರಿ , ಚಂದರನಾಯಕ ತಾಡಾ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) .ಭೀಮಾಜಿ ನಾಯಕ 
[ತಾಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ , ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಜೆ, ಮಾಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಜೆ, ಬಾಜೀರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಜೆ, ಬೇವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ , 
'ಫಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ , ವಿಜಯನಗರ ಬಾರ್ಡ್‌ರ ತಾಂಡಾ , ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ , ಅಶೋಕ ನಗರ ಚಿಂತಾಕಿ , ಗಂಗಾರಾಮ 
[ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಜೆ, ಹಕ್ಕಾಳ , ಕೌರ (ಕೆ) , ಗಡಿಕುಶರ , ವಡಗಾಂವ , ಜಂಬಗಿ , ಚಿಕ್ಷಿ ಜೆ, ಬೇಮರಾ , ಹೊಳಸಮುದ್ರ , ನಾಗೂರಾ (ಎಂ) , 
ಬೋರಗಿ , ಜೋಜನಾ , ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಂಪಿ) , ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ , ಠಾಕೂರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ , 
ರಮಣಾ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ , ಚಿಟಮಲ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ , ವಸುರಾಮ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ (ಬಿ) , ಬೀಬಾ ತಾಂಡಾ 
[ವಡಗಾಂವ , ಮುಂಗನಾಳ , ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ , ಬೇಳಕುಣಿ ಚೌದರಿ , ಕುಶನೂರ (ಬಿ) , ಸಂಗಮ , ಡಿಗ್ಗಿ, ಚಾಂದೋರಿ , 


ರಿಜ್ಜು 


679.00 
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2017-18 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ -ಮಾರ್ಚ್‌ 2018 


OT ಮ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 
ಹೆಸರು ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಕ್ರಸಂ ಈಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 3 2 3 4% [3 
1 ]ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀವಕಾಕವಾಡಸಸ್ತಾಃ K , ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ಕಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗೆ ಹಿಪ್ಪರಗಾ 
'ಥಾಂಡಾ, 'ವಡ್ಗರಗಾ ಭೊಸಗಾ, ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್‌ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (54098) 
2 |ಬಸವಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂ ಕರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಡೆಯೆಕ್ನ`ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 11.77 - ಸದು 
3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬನವ್‌ಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾವರ; ನಾರಾಕುಣವುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಿಸುವುದು' ಕಾಮಗಾರಿ 030 - ಸದ 
(52958) 
4 ಎಸವಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡರವಾಡಿ ಮದ ಎಸ್‌.ಔ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 13.70 530 ಮಾಗಿದದೆ: 
(72864) 
(3 4 —~ ~~ 
5 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ' ಬೃಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 19.00 0.40 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(73431) 
6 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಬ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 19.00 0.40 ಮೆಗಿದಡೆ: 
(73014) 
le 
7 [ಏಸಲ್ಧಾಣ  |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚತಕೊನಾ 8) ಬ್ಲಮದ ಎಸ್‌ಔ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 020 ಷಾಗದರ 
(73213) 
R | 
a: ೧ ನವ್‌ವ್ಯಾದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಬ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73274) 14.00 0.30 ಮಾಗಿದಡ್‌ 
3 ಸವಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 28.88 0.60 ಮುಗಿದಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ(72907)) 
10 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸರವಾಡಿ ಭ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಾಮಗಾರ| 6.00 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(72982) 
11 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಭ್ಲಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.10 ಮರಡಿ 
(72970) 
le el 
12 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭ್ವಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 9,00 0.20 ಮುಗಿದೆಡೆ 
(73016) 
— ) —— 
13 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವ ಭ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 14,00 0.30 ಮುಗಿದಿದ. 
(73272) 
14 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಭ್ಲಿಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 9.00 0,20 ಮೆಗಿದಡೆ 
(72868) 
~~ [ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣತಿರ್ಥ ವಾಡಿ ಭ್ಲಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 0.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ(72905) 
RN 
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ಸಿರಗೂರ ಭ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಭೊಸಗಾ ವಾಡಿ ಭ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ 

7 

16 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(72939) 

a 

17 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(73010) 

178 |ಬನವವ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 
(72906) 

19 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 


(72866) 


ಸಸ್ತಾಪುರ ಧ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.50 


ಕೊಂಗೆವಾಡಿ ಬ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 23.00 0.50 


[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 


(72988) 


20 ಕೊಹಿನೂರ ವಾಡಿ ಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 30 050 ಮೌಗದಡೆ' 
ಕಾಮಗಾರಿ (73011) 

27 [ಏನವವ್ಮಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿ ಬಮದ ಎಸ್‌ಔ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 0340 ವಾಗರE 
(73015) 

22 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರೂರಿ ವಾಡಿ ಧಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 24.00 0.50 ಮುಗಿದಿದೆ, 
(73013) 

SS 

23 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಕಿ ಭ್ಲಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73216) 19.00 0.40 ಮುಗಿದಿಡೆ. 

24 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಕಾ ಬ್ಲಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ 9,00 0.20 ಮುಗಿದಿದೆ, 
(73275) 

25 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 18.70 0.40 ಮುಗದಡೆ: 
(72865) 

26 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 14.00 0.30 ಮಾಗಿದಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ(72867) 

27 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಭ್ವಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72870) ~~ 0.60 ಮುಗಿದಿದೆ, 

28 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್‌) ಭಿಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.17 0.10 ಮುಗಿದರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (72991) 4 

29 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರವಾಡಿ ಭ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.08 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(72989) 

30 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಯ್ಯಾಳ ಆರ್‌ ಭ್ಲಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.09 ಮುಗಿದಿದೆ. jj 
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4 3 3 3 6 

31 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್‌) ಭ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 0.10 ಮಾಗಿದಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (5277572987) 

32 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.10 ನಾಗದಡೆ 
(72986) 

Ne [Sess 

33 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಧ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 0.10 ಪಾಗರಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (72985) 

34 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗ್ಗಾ ಗ್ಯHಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72984) 6.00 0.10 ಮುಗಿದಿದ 

35 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಎಮ್‌ ಧ್ಯಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 ವಗರ 
ಕಾಮಗಾರಿ (72974) § 

36 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಧ್ಯಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ 
(72972) 

[37 Joa ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಮದ ಎಸ್‌.ಔ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 0 SS 

(72971) 

38 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಬವುದ ಎಸ್‌.ಓ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72969) 6.00 0.10 'ಮುಗಿದಿ 

39 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಬ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72965) 6.00 iy 0.10 'ಮುಗಿದಿ: 

4೬0 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಬ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72966) 6.00 0.10 ಮಾರಕ 

A | 

41 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಲ್ಮಾಣ `ತಾಮನ'ಬಂಡನವಾಬವಾಡ ನಾದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕ ನರ್ಷಾಣಾವಾಗಾರ| 6.00 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ 
(72967) 

42 ಹವನಾ ನಾವ |ಹಾವಾನ್‌ವಾರ ನಮ ನಾಗರಾ ಮಂಗ ನರ್ಣಾ, ಜಾಂಗರೇರಾ. ಬಸೀರಾಪೂರ. ವಠರಷಾರ'ಮಡಕಗ ಬನಿ 3.35 - ಮೆಗಿದಿದೆ 
ಮೀನಕೇರಾ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 

ಮ ಬ 
» 
(3 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[ee si 
ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖೈ 


ಹುಮನಾ ಬಾಬ 


[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಿಬೋರಳ, ಘೋಡವಾಡಿ, ಯನಸನಾಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಹುನಸೆಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ 
|ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ), ಚೀನಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಮೂರ, ಚಿತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ, ಹುಡಗಿ(ಬನತಾ ನಗರ), ಜೋರಂವಳ್ಳಿ ಗಣವಂತಿ, ಮಾಣಿಕನಗರ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, 
[ಹಣಕುಣಿ, ಶಾಮತಾಬಾದ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ವಳಖಿಂಡಿ, ಕೂಡಂಬಲ್‌, ಬೇನಟೆಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ 


[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ತಾಳಮಡಗಿ(ಗಾಂಧಿ ಸಗರ), ಕಂದಗೂಳ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, 
[ಮಲ್ಮಾಮೂರ ವಾಡಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮಿರಾಬಾದ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಮದರಗಾಂವ, ಮರಬುಲ್ಸ್‌, ಶಕ್ಕರಗಂಜ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 


48 


ಹುಮನಾ ಬಾಜ 


ಹುಮನಾಬಾದ 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವೆ ಬೀರಪ್ಪ ಪೌವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ಕಸ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ 


194.43 


ial 


ಮುಗಿದಿ। 


ಹಾವಾನಾಬಾಡ್‌ ತಾಲ್ಲೂ `ಡುಬಲಗಾಂಕ,`ಧೊಮ್ಮನಸೂರ. ತಮತಾಜಾದೆ. ಬನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಸೋನಕಾರಾ ಘಾಟಜೋರಳ, 
ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್‌, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ. ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೆರಾ, 
ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(72825) 


[ಹಾಮನಾಜಾದ ತಾಲೂಕನ ಬನ್ನ್ಳಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಣಾ, ಉಡದಾಳ, ಇಲ್‌ 
[ಕರಕನಳ್ಳಿ,ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಉಡಬನಳ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ, ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
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50 ಬೀದರ ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಕೆಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರೆ), ಮಾಳೆಗಾಂವೆ, ಇಮಾಮೆಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರೆಸೊಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, 


228.60 


121.65 


1.25 


] ಮುಗಿದಿಡೆ" | 


ವಾಡರ ತಾಲ್ಲೂ ತೌಳ್ಸಕ ಕ) ನವಸ್ತಾನಮೊರ ವಸ್‌ ಎಂಕೃಷ್ಣನಗರ), ಸಂಗನಕೋಟತಂಶೀರನಗರ. ,ಅಣದೂರ ಆಣದೂರು. ವಾಡಿ. 
|ಖಾದರನಗರ. ಸಿಕಿಂದ್ರಹುರ -ಚಿಟ್ಟ. ಗೊನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಟೊರು ಶಹಾಪುರ. ಸುಲ್ತಾನಪುರ.(ಜೆ). ಅಮಲಾಪುರ. ಯದಲಾಷುರ. ಕುತ್ತಾಬಾದ. ಮರಕುಂದ. ಮುಗ್ಗಲ್‌, 
ಬರೀದಾಬಾದ. ಬುಧೇರ. ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಡ್ಡಿ. ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ರಾಜಗಿರ. ಶೇಖಾಪೂರ, ಸಿಂಥದೋಲ್‌ ತಡಪಳ್ಳಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ನಾಗೋರ ಸೊಸ , ಯಾಕತಪುರ , 
ಧರ್ಮಾಮು , ಕಾಡವಾದ, ರಂಜೋಳ್‌ ಖೇಣಿ ಬಂಬುಳೆಗಿ, ಸಿರ್ಸಿ ಔರಾದ ಖಾಸಂಪೂರ(ಸ) ಬಾವಗಿ ನೆಲವಾಡ, ಸಂಗೋಳಗಿ, ಕಪಲಾಪೂರ (ಎ) ಮತ್ತು 
[ಚೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. -(61951 


306.18 


3.25 


ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಲಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ವಿಲಾಸಪೂರ, ಮರಖಲ್‌, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, 
ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಲ್ಲಿರ್ಗಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್‌, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್‌, ಮೀರ್ಜಾಪೂರ, 
ಸಾಂಗವಿ, ಹಳೆ ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗಜನ ಬಡಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ,(70869) 


wT 


185.33 


1.25 


'ಮುಗಿದಿದ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಲಚಾಪುರ'ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


CE 


53 


ಧನ್ಯ 


ಔರಾದ್‌ 


[ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ ಹೇಷ್‌ರ ಪೌಧಿಷೌಾರದಾವಾದಿ ವಾಘಲಗಾಂವಭಾಜಸಾಂಗವ ಹುನಜಿ(ಅ). ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಕಾಳ F 
ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಚಾಪುರ, 'ಜ್ಯಾಂತಿ, ಕಣಜೆ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (8) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ 
(work.indent.No72359) 


46.72 


ಮೆಗಿದಡೆ 


215.42 


2.15 


ಮಾಗಿನಡೆ: 


ರಾದ ಕಾಮೂ ಜಾಡಲಗಾವ ಬಾಳ ರಂಪ) ಉಜ್ಜನ ಪಡ್‌ ಜಾರ ರನನ ಬರ್‌. ಹಾರಾಧ 3ನ 
ಖೆಡ, ಜೀರಗಾ(ಬಿ), ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ, ಕೌಠ(ಬ), ಪಾಶಾಪೂರ, ಗಡಿಕುಶನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ ಚಿಕಲ್ಲೀಜೆ). ದಾಬಕ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಿ, ಖೆರಾಡಾ, ಮೂರ್ಕಿ, 
ಎಕಂಬಾ, ಕಮಲನಗರ, ಕೂಶನೂರ, ಭಂಡರಕುಂಟಾ, ವಡಗಾವ್‌, ಹೋಕ್ರಾಣ, ತೋರಣ, ತೋರಣ. ಗಡಿಕೂಶನೂರ, ನಿಡೋದ, ಹೆಡಗಾಪುರ, 
[ಚಿಕಲ್ಲೀಯು), ಸೊನಾಲ್‌, ಚಾಂದುರಿ, ಚೋಂಡಿ: . ಮಹಾಡೋಣಗಾವ್‌, ಮುಂಗವಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ" ಎಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹ 


252.09 


2.52. 


— 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(73961) 
Hp 
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ಕ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


+ 
ಬಸೆವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂ ಕೌಹಿನೊರವಾಡ'ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ತನೆ ಸಿ.ಸಿ, ಕ್ತಿ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (730:8) 


ಪಾರ್ಣಗಾಂಡದೆ 


ಕ್ರಸಂ] ತಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 7 ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಳ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
el -— 3 — 4 3 7 —] 
7 ್ಯಾನ ಬಸನ್‌ರ್ಯಾಣ ತಾರಾ ನಾಡವ ಗಾವುದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ`ಬಡಾವಣಗ ಸಾರ್ಪೌಸವ್‌ರಸ್ತಸ ಸಸ. ಕ್ಟ್‌ನರ್ಷಾಣ 322 | ನ dl ಫಾರ್ನಗಾಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
7 [ಷಾನ ನಸನ್‌ರ್ಯಾನ ಪರಮಾ ಧಮಾರ ಗ್ರಷದ ಪರನನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗ ಸಾರ್ನಾಸುವ ಕ್ವಯ ಸಿಕ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 55 y ಪರ್ಣಗನಾಡಡೆ — 
ನಾ ತಾರಾ ಮಾನ್‌ ಗಾವುದ ಹರಿಬನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲನ ಸಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾನ ಾಮಗಾರ 7037 28 TT ಕ WETS CT] 


5 ]ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 'ತಾಲೂಕಿನೆ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (72999) 


6 


11,48 - ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿರೆ 
ಬಸವಕ್ಮಾಣ ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ರಾಮತಿರ್ಥ ¥ ಗಮದ 'ಹರವನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸಸ. ಕಸ್ಟ ನರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾನ 17363) 195 ವ್ಯ ರ್ಣಗಾಂಡಿಡೆ 


ಬಸವರ್ಯಾಣ 


7 ಬಸವ್‌ಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಇಲ್ಯಾಳೆ ಸ್ಫನಡೆ ಹರಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ. ಕಸ್ಗನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72503) 200 ಷ ಸಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | 
8 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ನ್‌್‌ ತಾಲೂಕ್‌ ಡೌಷನಾಳ ಗಮದ 'ಹರಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ'ಸ.ಸಿ. ಕಸ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ 173270) 232 3 ಕ್‌ ಪಾರ್ಣಗಾಂಡರ 
9 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ'']ಬಸವೆಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಗದರೇಗಾಂನ 3 ಥಾಂಡಾ'ಗ್ರಾಮೆದೆ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಪಾರ್ಣಗೂಂದದ 
(72938) 
10 |ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣ 1 ತಾಲೂಕ ಚಂಡಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ; ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರಿ 172860) 1.10 2 ಘಾರ್ಣಗಾರಡಿಡೆ 
1% |ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ಸಕ್ಸ್‌ ಕಾರಾಣ್‌ ನರಾವ್‌ ಸ್ರಾವದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕಳ್ತಿನ ಸಸಿ ಕ್ಸನರ್ಮಾಣ ಕಾಷ್‌ಗಾರ 17738) 385 pt ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ gl 
12 ಬಸಷ್‌ರ್ಕಾಣ ಪಾಕ್‌ ಬಸಪಲ್ಕಾಣ`ತಾಲೂಕನ'ಗ್ರಾಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕಕ್ಷ ಮತ್ತ`ಚಕಾಡ ನರ್ವಾಸವುಹ 728 2827 5 ಹಾರ್ಣಗೊರಡಡೆ 
13 |ಬಸಪಕಲ್ಮಾಣ § 350 F ಹರ್ಣಗಾಂಡರ | 
“ |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 3 
PUCCEr oS ₹70 ಕ ಪಾರ್ಣಗಾಂದ 
* |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
15 |ಬ ಲ್ಭಾಣ 3.20 4 'ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
|ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 |ಬಸನಕರಾಣ ಚ [7S ಸ ಫರ್ಣಗಾಂಡರೆ 
“  |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72956) 
77 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ನರ್ಣಗಾಂಡಡೆ 
° |ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ" ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ೫ 
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18 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 5.0(. - 
19 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂ ರಾಮತೀರ್ಥ] ಗಾನದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕ್ಲನ ಸರಕಾರ ಪ್ರಾ ಶಾತಹದ್‌ ಸುಂದರ 6.00 0.06 ಮೆಗಿದಿಡೆ: 
ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (86096) 
20 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ `|ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ`ತಾರೂ ಪಾನಾಪಾರಣಿ ಗ್ರಾಮದ "ಪರಬನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣಿಯಕನ ರಾಗ್‌ ಪನಮಾರ ಇಷ ಪ 6.00 0.06 ಮಾಗರಕ | 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197) 


21 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ 'ಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾ: ಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕಳ್ಲನ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನೆದಿಂದೆ 6.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91685) 

22 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದೆ'` ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆನ ಸಸ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0,06 ಮುಗಿದಿಡೆ' 
(8790) 

23 |ಬಸಪೆಕಲ್ಕಾಣ |ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕ ಸುರಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ `ಹೆರಜನೆ`'ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕ್ತನ ಸಸ; ಕ್ತಿ ೩ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ( 6.00 0.06 ಮುಗನಡೆ 
8721) 

24 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶರೆಣನಗರೆ (8ಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದೆ'`ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ`ಎಸ್‌ಸ. ಸಮುದಾಯ ಧವನ ದಂದ 6.00 0.06 ಮುಗಿದಿಡೆ" 
[ಭಿಮನಗರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91955) 

25 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕನೆ`ಕಾರಿಗೆಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ `ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 006 ಮುಗರಡ | 
(87207) 

26 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕ್ಮಾಣ ತಾಲೂ ಶಾಗದ್ಗ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣಿಯಕ್ಸನ ಸಸ. ಪರಾಕ್‌ ನರ್ನಾನ್‌ ವಗರ e005 006 ai ಮುಗದಡೆ: 

27 |ಬಿಸವಕಲ್ಯಾಣಿ |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಹಿಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ[ 250ರ 0.50 ಮುಗದ: 
ಕಾುಮಗಾರಿ(additional.93786) 

28 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸ 'ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕ `ಜಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದೆ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲ್‌ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ. ಕ] 8.00 0.12 ಮುಗವಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.(additional 93797) 

26 ]ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ'|ಬಸಪಕಲ್ಯಾಣ ತಾನ ಇಸ್ತಾಂಪರ. ಪೌಡರಗ್‌ರಾ ಹಾಗಾ ಹರದಾಗ ಗ್ರಾವಗ್ಗ ಮ್‌ ನನಹಸ್ಸಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗಾ ೫ರ 8] 2000 02 ಮಾಗದಡೆ 

ಸುವುದು.(additional 94007) 

30 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲಾಣ`ಾಲೂಕನ ಚೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87:87) 8.00 0.08 ಮುಗೆದದೆ: 

31 ನ್ಯಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚೆಂಡಕಾಪೊರೆ'ಗ್ರಾಮದೆ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಾನಾಜಿ ನಗಂಬರ ಪಸೆ 6.00 0.086 ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಕಾಶಿನಾಥ ಧೋಣೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91615) 

32 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ `'ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ'ಕಾಮಗಾರಿ 870) 600 006 ಮಾಗದಡೆ — 

33 ವಸಪರ್ಮಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚಿಕೆನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ `ಹೆರಿಜನವಾಡಾ`ಬಡಾವಣೆಯಳ್ತಿನ್‌ ಎಸ್‌ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಹಾಲದಂದ್‌ &ಾ: 6,00 0.06 ಮಾಗಿದಡೆ: 
ಬಿಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಚೌಕವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(87206) 

34 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ]ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕನ ಪಂಡರಗೌರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕ್ಷನ ಸಸ ರಸ ನರ್ನಾನ ಷಾನ 8 600 ನರರ ಪಾರ 

35 |ಬಸವಕಲ್ಕ್ಮಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂಡಿ ಗ್ರಾಮೆದ್‌ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣಿಯಕ್ಷನ ಸಿಸಿ, ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87406) 8.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
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ಕ್ರಸಂ| ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


36 ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕ ಹುಲಸೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ್‌ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಶಾಬಾಯ್‌ `ಮೌಸೆಹರಡ ಮಟ್ಟಿಕ 8.33 0.08 ಮಾಗನಡೆ. 


ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87209) 


37 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವ್‌ರ್ಯಾಣ ತಾಲೂ ಮಕವಲಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ 600 006 ಮಾಗದಡ 
ಕಾಮಗಾರಿ (94502) 
— 
38 |ಬಸವಲ್ಮಾಣ"]ಬಸವೆಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮಿರೆಖಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 'ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವೆಣೆಯಳ್ಲನ ಸಸ. ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91501) 0] 0.06 T ಮುಗಿದಿದೆ: T 
39 |ಬಸಪೆಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವ ಸಲ್ಮಾ ಕಾಮೂನ ಆನಾದವಾಡಿ' ಗ್ರಾಮದ ಹರಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಜಿಕವಾತ ಇಂಬಳ ಮನೆದಂಡ್‌ ಕಾನಮಾಳ 6.00 006 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾತಾ _} 
40 |ಬಸವೆಳಲ್ಮಾಣ |ಬಸೆವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ! ರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
41 ಬಸವ್ಕಾಣ [ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಸೋರ್ಟ್‌ 5) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಐನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕ್ಷನ ಡಾ. ತರಚೌಡ್ಕರ್‌ ೈತ್ತದಿಂದೆ ಅರಳ 800 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಕಟ್ಟರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
42 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪತಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ `ಹೆರಜನ'ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಾರ ತಠದ ಜಾನಿಷಾಂಡೆ ಅಕ್ಷಮೇಂದಿರೆ 600 006 ಮುಗಿದಿಡ; 
ದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
43 ಬಸವ್‌ಲ್ಕಾಣ ಬಸವಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕ ಪಾಷಾರ ಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ್‌್ಲನ ಸಸ: ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7 0.06 'ಮುಗಿದಿಡೆ- 
Ke ಈ 
44 |ಬಸಷಲ್ಮಾಣ ಬಸವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಷ್ಠಾಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕ್ಷನ ತುಣರಾಷ ಮೌಡೆ ಮನೆಹಂದ ಗಂಗಾಜಾದು 600 006 ಮಾಗಿನಿಡೆ: 
ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೩.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
45 |ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂ ಜೆಡದಾಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರವನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಕ್ತನ ಜ್ಯಾನೆ ಇಶ್ಟ ಮೇತ್ರಮನಹಂದ್‌ಇಷನಗರ 6.00 0.06 ಮಗದಡ 
[ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
46 |ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವ್‌ರ್ಮಾಣ ಕಾಮೂ ಪೆಂಢಾಳ'ಗಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲನ` ಸೋಪಾನ ಸಂಗ ಮೌನೆಹಂದ ವಶ್ಷನಾಥಢ ಸಂಗಾರೆ 600 006 ಮಾಗಿದಡೆ- 


[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


87 |ಬಸಪಕರ್ಕಾಣ ಬಸವ್‌ರ್ಯಾನ ಇಲಾ ಗ್‌ರ`ತಾಂಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ'ಡಕ ೋಟಿಮಾ ನೆಯಿಂದೆ ಸಂಜು 600 0.06 'ಮಾಗದದೆ: 
ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


48 ಬಸಪ್‌ರಾಣ ಬಸವೆಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಘೋ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾ: ಸುಲ್ಲಿನೆ ಗುಲಾಬ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂ ಯಿಂದ 600 006 ಮಾಗದಡೆ y 
ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಕಲ್ಲೆಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಳ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ`ತಾಲೂಕನ`ಜಾಜ: 
ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50 [ಸನ್ಮಾನ |ಬಸವಕವ್ಕಾಣ ತಾರಾ ಪತ್ತರಗಾ ನಸ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ ಸರಸ್ತ'ನರ್ನಾಣ ಗಾರ 600 


5 |ಬಸಪಕರ್ಕಾಣ |ಬಸವಕವ್ಯಾಣ ತಾರಾ ಠಾಡವಾತ3 ಗ್ರಾಮದ `ಪರಬನವಾಡಾ ಬಡಾವಣಯಳ್ಲಿನ'ನಗಂಬರ ಮನೆಹಂಡ್‌ವಸಾತ5ಂಥ $00 006 1 ES 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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52 |ಬಸವಕ್ಪಾಣ ಬಸವ್‌್ಮಾಣ ತಾಮೂ ರಾಡವಾಕಿಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯೆಳ್ಲಿನ್‌ಮಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ 'ಮನೆಹಂದ್‌ಪಹಾಡ 0.08 'ಮುಗದಡೆ 


ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.06 ಮೆಗಿದಡೆ: 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ[ 10.0) 0.10 ಮಾರಿದೆ: 


55 [ಬಸಷಕಲ್ಯ್ಕಾಣ [ಬಸವಲ್ಮಾಣ ತಾಮೂಕನ ಹಾಕಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಜನ ಹಮಂದ್‌ವಡ್ಗಕ'ಗಕ್ನಹಯವಗ ಸರೆ 600 0.06 ಮುಗಿವೆ; 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.06 ಮುಗಿದಿದೆ" 


[ಬಸೆವೆಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಗದೊರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಗಿದಿದೆ- 


ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
58 ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಹಾರಕೂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳನೆ ಮಹಾಡೌೇವ'ಮಂದರದಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಾ 6.00 
ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಮುದಾಯ ''ಭವನೆದಿಂದೆ ಮರೆಗೆಮ್ಮಾ 


59 ಬಸವಪ್ಮಾಣ|ಬಸವ್‌ಪ್ಮಾಣ ತಾಲೂ ಪೌರ್ಡ್‌ ಹ ಗಾಪಾಡ ಹರಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲನ ರಾಮಚಾಡ್ರ ಮನೆಹಂದ ಸುಭಾಷ 6.00 0.06 ಮಗನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಣ್ಣೆಪ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರುಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


60 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಷಾನ ತಾಲೂಕಿನೆ ಎಕೆಲೂರೆ ಗ್ರಾಮದ 'ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ 6.00 0.06 ಮೌಗಔಡೆ 
61 ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಾಗಹಿಪ್ಪೆರಗಾ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರದೆ ಹೆತ್ತಿರೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ 6.00 006 ಮೆಗಿದಿಡೆ 
| 

62 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಮೂಕನ ತೌಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1 6.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
| SS J ಬ | 

63 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯೆಳ್ಲಿನೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.06 ಮುಗಿದಡೆ: 

64 |ಬಸೆವಕಲ್ದಾಣ 6.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ" 
| 3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

65 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 6.00 0.09 ವಮಾಗನಡೆ: 

“ |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

66 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 6.00 0.08 ಮುಗಿದಿದೆ. 
[_ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

67 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವ್‌ಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧೆನ್ನೊರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣ ನನೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.06 'ಮುಗಿನಡ 

68 |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕನ ರೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜಬನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ.ಸಿ."ರಸ್ತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಕ 6.00 0.06 ಮುಗಿನ: 

69 [ಬಸವಕ ರ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ 'ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲನ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
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| ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿನ ಬೇಣಾದ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂಠ | 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
70 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಯಾ ಕಾಮೂನ ಹರವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ. ಕ ನರ್ಮಾಣಾವುಗಾರ 6.00 0.06 ಮೆಗಿದಿದೆ. 
7 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ |ಬಸಪ್‌ರ್ಯಾಣ ಲಾ ಫನಯಾಳಲರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 0.06 
L 
72 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕೆಸ'ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಚುದ 'ಹೆರಿದನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ತಿ ನರ್ಮಾಣಾಷಾಗಾರ 6.00 0.06 
73 |ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣಿ |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಿಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯಾ ನಗರದಿಂದ ಗ್ರವಾರೆ| 800 0.08 ವಾನರ: 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
74 |ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣ 8.00 0.08 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
75 |ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣಿ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಛಬಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ | 6.00 0.06 ನಿಗಧಿ: 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ } 
76 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 10.00 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
77 [ಬಸವ ಪ್ಮಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕ "ಯಿಡೆರಾಪ್‌3 ಗಾವುದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣಿಯಳ್ಲನ ಬಸಪ್ತಾ ಹಲಗ ಮನೆಹಂಡ್‌ ನಾನಾಗ .00 0೦8 ಮಾಗದದೆ. 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
— 1 
78 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ' [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಮಾನ್‌ ನನಾ ಷದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಹೌದಾ ಸಾರ್ಜಷಾಂಕ ಮನೆಮಂದ ಧಾ 800 008 ಮಾಗದಡೆ 
ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
79 ಬಸವರ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂ ಉಪಮಾಪೌರ ಗ್ರಾಮದ 'ಹೆರನನವಾಡಾ 'ಬಡಾವಣೆಯಕ್ಲಿನ ಅಕಾ ಪದಾ ಮಸೆದಂದ ಗಂಗಾಜಾದ 8.00 0.08 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ " ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
50 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |ಬಸವರ್ಕಾಣ ತಾರಾ ಸರಬವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ `'ಹರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ತ್‌ ನರ್ನಾಣಾವಗಾರ 1100 041 ರ್‌ 'ಮುಗದಿಡೆ 
ಹಾಷನಾವಾದ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌ಸಿ ಏಡೆಯಳ್ಸ್‌ ಸಸ ಕ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂ ನರ್ನಾಣ ಂಡಂಣ್‌ ಸಂ 63537) 0.13 ಪೌರ್ಣಗಾಂಡಿಡೆ 
ನ ಹಪನಾವಾವ]ಹಪನಾಪಾಡ ಸಾರಾ ಚಾಡನಷ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ '್ತಮತ್ತಾಟರಾಕ್‌ನರ್ಮಾಣ T0029 ಪಾರ್ಣಗಾಂಡಡ 
83 |ಹುಮೆನಾಜಾದಹುಮನಾಜಾದ ಇಲ್ಲೂಕನೆ ಪ್‌ಪೌಡಗ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಸಣ್‌ಯಳ್ಲ್‌ಸ. ಕ್ತಿ ಮತ್ತಾ ಇರಾಕ್‌ ನರಾಣಾಂ; 0.025 ಪಾರ್ಣಗಾಂಡದೆ 
163570) 
ಬಲಗುಂಡ ಧೊ ಮಾತಾವಾದ, ಬನತಾನಗರ, ಜಂಡನಹ್ಸ್‌ ಸಾನ್‌ ಘಾಟಮೋರಳ; 095 ಫಾರ್ಣಗಾಂಡಿರ 
ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ. ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್‌, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ಪರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಟಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೆರಾ, 
ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಕೇರಾ. ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
SR) Jer 3) | 
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ತಾಲೂಕ 


ಹುಮನಾಬಾದ |ಹುಮನಾಬಾದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಮೆಗಳೆಗಿ ವಾಡಿ. ನಾಗನಕಾರಾ, ನರ್ಣಾ, ನಿರ್ಣಾ ವಾಡ, ಉಡದಾಳ, ಗುಡ ತಾಂಡ ಸ್‌ವಾಠಾಪ 
ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಖೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಂಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹುಮನಾಜಾದ']ಹುಮನಾಬಾದ್‌'ತಾಲ್ಲೂ3ನ'ಗಡ`ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 


ಹುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಕಾರಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌: 


[ಹುಮನಾಬಾದ [ಹುಮನಾಜಾದೆ`ತಾಲೂಕಿನೆ`ಜಲಸಿಂಗಿ, ಅಮೇರಾಬಾದ ಹಾಗೂ ಡೆಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ 'ಓಣೆಯಳ್ಲ್‌ ಸಸಿ. ಕಸ್ಟ ಹಾಗೂ 1 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(additional 93723) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 
ಮೊ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


1 'ಪಾರ್ಣಗಸೊಂಡಡೆ 


ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಹುವಾನಾಜಾದಹುವಾನಾವಾದ್‌ ತಾಲೂಕ ಘಾಟಜೊರಳ, ಸ್‌ವಾನಗರ ತಡಾ. ಕಾಡಾಕಾಂಡಾ. ರುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ ಓಣೆಯಕ್ಸ] 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 


ಹಾಮೌನಾಜಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕ 3ಂಟುತಾಂಡಾ, ಹಣಸನಾಳೆ, ಸೂಲ್ತಾನೆಬಾದ ವಾಡಿ, ಸತಗಿ ಸೆಡ್‌ ಚಾನಕ್‌ರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


[ಹುಮನಾಬಾದ 


ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(additional 933980 


ಹುಮನಾಬಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಉಡೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣೆಯಕ್ಲ್‌ ಸಸಿ. ಕಸ್ಟ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


97 


98 


[ಹುವಾನಾಜಾದ |ಹುವನಾದಾದ್‌ ತಾಲ್ಲಾನ ಬನ್ನ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ನಡೆಯಕ್ತ್‌ ಇಸ ರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಾವಗಾರ. 


ಹುಮನಾಬಾದ ]ಹುಮನಾಜಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 'ನಡೆಯಕ್ಸ್‌ ಸಸ 'ಕಸ್ನ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಾವಗಾರಿ. 


99 


100 


[ಹುಮನಾಬಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡಾ(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಒಣಯೆಳ್ಸಿ ಸಿ.ಸಿ, ಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 


ಜಣಿಯಳ್ಲಿ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ ಕಾವಗಾರಿ0535) [ET ET | 
ಸು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 027) 7ರ [ET ES | 
ಹಾಮನಾಜಾದ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾರೂನ `ಹ್‌ಪೌಡ ಈ, ಚತ್ತನಾಡ ಮಾರಾ, ಹಣಸಗ್‌ರಾ, ಜಂತಾನಗರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಕ್ತ 046 | = 77: | 
46.0) 
046 ಮಾಗರಡೆ 
46.00 
| 048 ES 
48.0೦ 
ಹುಮನಾಜಾಡ ತಾಲ 3ನಟ್ಟಾ ಸಂದಬಂದೆಗಿ ನನಬಾರಾ, ಆರ್ಲಾರಾ ಜಾನಚಾಚಾಳ್ಳಗ್ರಾಮಗಳ ಸ £ಣಿಯಕ್ಷ್‌ ಸಸ 048 ಮಾಗಿದಡ 
50.09 
ಹುಮನಾಬಾದೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿತಳೆಗೇರಾ. ಮದಡೆರಗಾಂವೆ`'ಜಲಿಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 5000 | ಮುಗಿದಿದೆ 
0.50 
ಮುಗರಡೆ 
[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗೇರಾ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 32೪ 
0.50 
30.00 ಮುಗಿದಿಡೆ 
0.30 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ನಾಗನೆಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 0.10 ಮುಗಿದ: 
7000 010 ಮಾಗನಡ್‌ 
700 [EN ಮಾಗನಿಡೆ 
FER rT [xT ES 
ss 
Toot [XT ES | 
T7600 010 ಮಗರ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೌಮನಾಜಾದ |ಹುಮೆನಾಜಾದ್‌ ತಾಲ್ಲಾಕನೆ ಕರಕನೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಒಣ್‌ಯ್ಲಸ. ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ತಾಲೂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


104 |ವೀದರ್‌ [ಪಾಡರ್‌ ತಾಲ್ದಾಕನ `ರಾಜಗೀರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 
105 |ಜೀದೆರ್‌ ಪಾದಕ ತಾಲ ಎಚ್‌ಡ, `'ಪಳ್ಳಾರ ಮಂಡನ್‌ ಮಂದ್‌ಸ್‌ ತಾಂಡಾ: 


ಸಿ 


(ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೈಷ್ಣನಗರ). ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತಿ (61957) 


ಜ್‌ ಜಾದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ.ಸ. ಕಸ ಮತ್ತಾ ಆರಾ ನರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
01 |[ಹುಮನಾಜಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದ್‌ 3ಾಂಡಾ'ಗ್ರಾ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. [X31 0.06 ಮಾಗಿದ 
102 |ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಗಾಕೆ ಕಜಾರವಾಡಾ ಆಗಾರ, ಚಕಪೌರ್‌ ಮಾಳೆಗಾಂವೆ ಇಮಾಮಜಾದ ಹಳ್ಳಿ, ಕಸೊಲಾಜಾದೆ ಜಾಂಪಾಡೆ 2.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಸಿಪ್ಲಳೆಗೇರಾ, ಫತ್ತೆಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಖಲ್‌, 
ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ(61961) 
103 [ಬೀದರ್‌ ಶಾದರ್‌ ಕಮಾನ ಹೌನಾ ₹8) ಗಾವುದ ಎಸ್‌ಸಿ 


ಇರ್‌ ನಾಡರ್‌ ತಾಮ್ಲೂಕನ ಗಾಮಗಳಕ್ಲ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂ ನರ್ಮಾಣ ಇಂಡ 2725 


ಂಶೀರನಗರ ತಾಂಡೆ. `ಆಣದೊರು. `'ಅಣದೊರವಾಔ 14,52 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಖಾದರನಗರ.ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ. ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ. ಗೂನ್ನಳ್ಳಿ .ಅಮಲಾಲೂರ. ಜಮಿಸ್ತಾನಲೂರ 
1.50 'ಪೊರ್ಣಸೊಂಡರದೆ: 


RE! ಬ 
5.24 ಮುಗಿದರೆ 


ಬೀಃ 


ನಿರ್ಮಾಣ (92272) 


ETC eo ನಡಕ ಸಮಾನ ಸತಾಣಗ್ರಾವಾದ ಎಸ್‌ಸ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸರಸ್ತಿ FTP] 7ರ [ET EST] 
ರರ ಕಾಡರ್‌್‌  |ನಾದರ ತಾಲೂಕನ ತಡಪ್ಕ್‌'ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ನಣಯಳ್ನ್‌ ಇಸ ಶಸಮತ್ತು ಚರಾಕ`ನರ್ನ್ಷಾಣರ) 7500 010 ಮಾಗದಡ 
770 |ಜಾಡರ್‌ ಪಾರಕ ಮಾನ ಸರನ್‌ ಗ್ರಾ ಸ ನಡೆಯಳ್ಸ ಸಸರ ಮತ್ತು ಚರಂಕ ನರ್ನ್ಷಾನ IT) 75 [XT ಷಾಗನ 
A [sea ನಾನಕ ಇಮಾ ನಗರ್‌ ಸ್ವವರ ನಸ ಬನ್ಸ್‌ ಪತ್ತ್‌ ತನನ ನರ್ಷಾನ್‌ 3 KA) [XT ಪಾದ 
72 FT ತಾಮಾಣ'ಸರಾದ ನಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡ್‌ನರ್ಷಾಣ್‌ OI 75೮ 00 ಪಾನ 


ಬೀ! 
(additional 92347) 


(additional 92998) 


[ಬೀದರೆ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮನ್ನೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ೦ಡಿ 


ಇನ ಚಂತ್ನಗೌೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಹಣಿಯಲ್ಲ ಸ.ಸ.ರನ್ನ ಮತ್ತ ಆರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 010 ಮಗನ 

TSS ER ರಾಜಾ FT ರ್‌] 

[ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಣ। ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಣಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ(ರರಗಂಗal ೨3೦೦5) 55 0.08 ಪಾಗರತ| 
್ರು ನಿರ್ಮಾಣ (92257 10.00 0.10 ಮಗದ: 
SE 


ಖಿ 
Page7 of 11 


ಸಂ 


ತಾಲೂಕ 


ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
118 [ಬೀದರ್‌ ಬೀ। ತಾಲೂಕಿ: ದಾ (ಎಸ್‌.ಸಿ. ಲ್‌ ) ಗಾಃ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ೦ಡಿ ನಿ: |] 20.00 0.10 ಮುಗಿದಿಡೆ 
(additional s2266) 
719 [ನೀಡರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರಗ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (addiional2288) 100 070 'ಮಾಗದಕ 
ಬಾದರ ತಾಲ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಕ ನಿರ್ಮಾಣ 770 ಮ್‌ 'ಮಗರಡೆ: Fi 
127 [ಬೀದರ್‌ |ನಾಡರ ತಾರಾ ಮರ್ಣಾಷೌರಕ'ಟಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಒಡಯಳ್ತ್‌ ಸಸ ಸಸ್ಥಮತ್ತ`ಡರಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ 7000 REN) TE ಕ್‌ 
122 [ಬೀದರ್‌ [ಜೀಡರ ತಾಲೂಕ ಪಾಕಾಷೊರ ಡಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಡೆಯಳ್ಲಿ ಸರಸ ಮತ್ತ ಚರಂಡ` ನಿರ್ವಾಣ Kd [XT EIT 
123 [ಬೀದರ್‌ ಜೀದರಕ ತಾಲೂಕ ಸ್ಪಾರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ ಮತ್ತು ಚರಾಡ`ನರ್ಮಾಣ EX] 0.09 ಡ್‌ 
[7324 |ನಾಡರ್‌ ಪಾದರ ತಾಲೂಕನ ಮೌಕಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಸ.ಸ.ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಾಣ 7056 50 ಷಾಗರಕ: 
125 [ಬೀದರ್‌ ಪಾದರ ತಾಲಾನ ಬರ್‌ದಾಜಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸ. ಓಣಿಯಕ್ತ ಸಸರ ಮತ್ತು ಚರಂಡ` ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 0.06 
126 |ಬೀದರ್‌ ನಾಡರ ತಾರಾ ಬಾಢೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣೆಯಲ್ಲ ಸಸಿರಸ್ತ ಮತ್ತ ಡರಾಡ`ನರ್ಮಾಣ 10.00 010 
127 |ಬೀದರ್‌ ಬೀದೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಒಣಿಯಳ್ತ ಸಸರಸ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2257) 70.00 010 
128 |[ಜೀದರ್‌ [Ed ಈ ಪ ಕನ ಹೊನ್ನಡ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 'ಓಡೆಯಳ್ಸ್‌ ಸಸಿ ಕಸ್ತಮತ್ತ`ಚರಾಡ್‌ನರ್ಮಾಣ | $3 0.10 ಮಾಗರಡ 
129 |ಜೀದರ್‌ ಬೀದರ ತಾಲೂ ಹೊಣರಾಣಾ ಈ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 'ನಡಿಯಳ್ತ್‌ ಸಿರ ಮತ್ತ'ಡರಾಡ್‌ನರ್ಮಾಣ 000 PET ಮುಗಿನ] 
130 [ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಓಣಿಯಕ್ಷ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 010 ಮೆಗಿದಿದೆ: 
131 |[ಜೀದರ್‌ ಪಾದರ ತಾರಾ ಸಂಡೋಲ್‌ ತಾಂಡಾ ಎಸ್‌ಸಿ ಒಡೆಯ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತ ಕಾಡಿ ನರ್ಮಾಣ [X74 RET) Ec 
132 [ಬೀದರ್‌ ಬೀದೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, 'ಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ EXT 009 ಮಾಗದಡೆ 
33 [ea ಜಾಡರ ತಾಮಾನ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಸೃಷ್ಣ'ನಗರ ಇಮ್ಮಸ್ಥಾನಪರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ನನೆಯ್ದಾ ಇ.ಸ ಮತ್ತ ಆರಾ ನಿರ್ಮಾಣ] 5ರ 0.10 ಮಗಿಔಡೆ: 
(additional ses4«) 
134 |ಜೀದರ್‌ ಚೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೩ರdtional ೨೭2೭277) 
ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ (additional ೨೭2೭6೮) 
ಜೀ! ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪು ಗ್ರಾ ಬ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. 
(additional 93038) 
437 [ಬೀದರ್‌ ಜಃ ತಾಲೂಕಿ: TY ಳ್ಳ ತಾಂಡಾ 'ರಾದ (ಎಸ್‌) ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓ ಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಖು ೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
(additional s3037) 
| 


EN) 
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Ca 
wu 
& 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


138 


[ಬೀದರ್‌ 


Ke 


'ಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 


ಜೀದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional ೨3036) 


ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ರಾಜನಾಳ, ಆಲಿಯಂಬರ್‌, ಮತ್ತು ಯೆರನಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಜೌಯಕ್ನ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ 45.00 045 ಮಾಗರಡೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


140 [ಬೀದರ್‌ ದಾದರ ತಾರಾ ಇನ್ಲಾಂಷಾರ ಚಾಂಬಾಳ ಕ್ರೀಮಂಡಲ, ಚಿಮಕೋಡ ಮತ್ತು ಮಾಳಗಾಂವೆ ಹರಿಜನ ಓಡೆಯಳ್ತಿಸಸರಕ್ತೆ 


147 |ನೀಡರ್‌ ಪೇದಕ ತಾಲಾನ್‌ ಮರರ್‌ ಜನವಾಡಾ `ಸಮೇರಾಷಾರಕ ಮತ್ತ ಮಾಮನ ಹರನ ಒಣಯಳ್ಲಿ%.ಸ ಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡ 


ನಿರ್ಮಾಣ 
142 |ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಳೆಗಾಂವ, ಕನ್ನೆಳಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗೆ 'ರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
723 [ನೇಡ [ನಂದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ನಿ ಹಡೆಯಣ್ಣ ನಿ.ಸಿರನ್ನ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ (adn) 
144 |ಬೀದರ್‌ ಚಂದರ ತಾಲೂಕಿನ ಐಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಣಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional) 
— 
145 |ಜೀದರ್‌ ಅದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಆಯಾಬಾದ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (addtional ) 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮುಗಿದಿದ. 


i p 
146 |ದೀದರ್‌ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಣಿಯಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional) 


ಮಾದಕ 


'ಮಾಗಿದಡೆ: 


ET ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಿಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(೩ರರional ) 
148 [ಬೀದರ್‌ ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಆಯಂಬರ್‌ ಗ್ರಾನುದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ(೩ರdtional } 
149 |ಜೀದರ್‌ ಚದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮಿಲಾಖುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಣಿಯಟ್ಣ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(additional 
150 |ಜೀದೆರ್‌ ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional ) 


151 |ಭಾಲ್ಕಿ ಫಾಕ್ಸ್‌ ತಾಲೂಕೆನೆ ಹೃನಾಪಕ; ಡೌಂಗರಗ, ಆಹೆಮೆದಾಜಾದೆ; ಜ್ಯಾಂತಿ, ಕೆವಾನಗರ`ಪಾನಾಷಾರ ಕಡ್ಕಾಳ್‌ ಕಣಜ, ಕುದನುರ; 'ಪೊರ್ಣಗಾಂಡಕ 


ಹುನಜಿ(ಕೆ) , ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) , ಹಾಲಹಳ್ಳ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಲಾಧಾ , ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, 
ನಾವದಗಿ (ತಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಗಿದಿದೆ. 
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152 [ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾಕ್ಕ'ತಾಮ್ಲಾನ'ನವಾಪಾಕ' ಪರನ" ಘಗಾಂವ್‌ ಚಾಳಗಾಂವ್‌ ಮತ್ತ ಇಾಸರತಾಗಾಂಷ ಸ್ರಾವದ ಪರಕಷ್ಪ ಜಾತ ಒಣಯಳ್ಲ 'ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ. 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

153 |ಭಾಲ್ಕಿ ಫಾಳ್ಸ'ಕಾಪ್ಲಾನ್‌ ನರಸಾಪುರ ರಷ್ಟ ನಾಯಕ. ಕ್ತ ಮತ್ತಾ ಚಕಾಕ್‌ನರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಣಗಾಂದಡೆ 

154 |ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾಲ್ಕ ತಾರನದಾಡಗ ಗಾನದ ಪರಿಕಷ್ಟ ದಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಕಸ್ಸ ಮತ್ತು'ರಾಕನರ್ಷಾಣ 'ಪಾರ್ನಗೊಂಡರೆ 


| 


[CY 


ಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


155 |ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನಿನಹ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
156 |ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದ್ಧಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
157 ಭಾಲ್ಕಿ I) ಸ 'ತಾಪ್ಲಾನ ನಲವಾನಪ್ಸ್‌ ತಾಂಡಾ'ಗ್ರಾಮರ ಪರಪ್ಪಾ ಓಡೆಯಳ್ಲಿಇ ಸರಸ ಮತ್ತ`' ಇರಾಕ್‌ ನರ್ಮಾಣ mT ra [EX ಮಾಗನಕ | 
158 |ಭಾಲ್ಕೆ ಭಾ ತಾಮ್ಲಾನ'ಮಾನನಪ್ಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪೌಶಿಷ್ಠ ಜಾತ ಒಡೆಯಳ್‌ ಸಸರ ಮತ್ತ ಚರಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ 7500 
159 |ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಟಸಾಂಗವ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 14.0C 
160 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೋಣಷೌಳಕಾಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ'ಜಾತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ.ಸ.'ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ 25% 
ಭಾಲ್ಕಿ 'ತಾಲ್ಲೂನ`'ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಷ್ಠ'ಜಾತ ಓಣೆಯಳ್ನಿ "ರಾಡ್‌ ನರ್ಮಾಣ ₹0 006 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. "ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು `ಚರಂಡ'ನರ್ಮಾಣ 10.0C 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು`ಚರಂಕ್‌ನರ್ಮಾಣ STU | ಾಗಿದದೆ. 


164 |ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಬಸವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ಕಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 0.15 ಮುಗಿದಿದೆ. 


[ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಧಿಮೆಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಣಿಯಲ್ಲ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ಕಸ್ಟ ವತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2000 020 ಮುಗಿದಡೆ: 


ಭಾಲ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಚಾಳಕಾಪರ''ಗ್ರಾಮಃ 


ಸಸ ಕ ಪ್ಪ ಸರಾ ನರಾ 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಎಣಕುರಾ ಗ್ರಾಮದೆ ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 200% 020 'ಮುಗಿದಡೆ- 
[168 |ಭಾಕ್ಮ [ಜಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಮಾಸಿಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಕಿಷ್ಠಜಾತ ನಯಕ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಕರಾಡ ನರ್ನಾಣ EX) 0.20 ESR 
169 ಭಾಲ್ಕಿ ಜಾಲ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಾಲಜಾಪುರ'ಗ್ರಾಮದ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಜಾತ ಓಣೆಯಳ್ತ್‌.ಸಿರಸ್ತ`ಪತ್ತ`ಚರಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3500 030 ಮಾಗದಡ- 
170 [ಭಾರ ನಾಲ್ಕ ತಾರಾ ತರನ್ಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪತಿಷ್ಟ ಜಾತ ಒಡೆಯಳ್ಲಿಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಾಡ ನರ್ನಾಣ EN ST ES | 
171 |ಭಾಲೈ ಭಾಲ್ಕ ತಾರಾ ಸಕಂಡ್ರಾದಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾಷ್ಠ ಜಾತ ಓಡೆಯಕ್ತ ಸಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ರಾಡ್‌ ನರಾ 045 ECR 
EN 


ಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (additional) 13500 0.15 ಮುಗಿದಿದ. 


ಸಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(೩೩ರಂitional) fuoh 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಇಟಿ 
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ಕಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಣದ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


174 |ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೩ರರಸtional) 20,00 0.20 ವಾನರರ 
175 |ಳಾಲ್ಕಿ [ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡೊದಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional) 9800. 0.30 ಪಾಗದವ 
776 | ಔರಾದ (ಬಾ) ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಮುತ್ಸಲ', ಮಾಳಿಗಾಂವ 'ಜಾವರಗಾಂವ ಸಾವನಾ ಧಾಂಡಾ ಸ್‌ ಯಾ'ರಾಮೌಸಿಂಗ್‌ 507 [XT ರ್ಣ೯ಗೊಂಡದೆ. 


ನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಯಾಳ , ಧನಸಿನಂಗ್‌ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , 
ದೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ , ಕಿಶನ ನಾಲು 


177 | ಔರಾದ [Co ತಾಲೂಕ 'ಅಲ್ಲಾಪಾರ` ಹೆನಗುಂದಾ. ಸುಂದಾಳ, ಕರಂ ಈ, ಇಟಗ್ಮಾಳ , ಬೇಲಾ ಗಡಗಾಂವ ಸನಕ] 33 [XT] 'ಪಾರ್ಣಗೂಂದಕ. 
p ಬಳತ (ಜಿ) , ಹೌಣಗಾಂವ , ರಾಂಪೂರ , ಖತಗಾಂವ , ಮದನೂರ , ಐಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುಶನೂರ , ಶಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ 
ಕೊರೆಕಲ್‌ , ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋಂ 


178 |ನರಾದ (ಜಾ) [ರಾದ ತಾಲ್ಲೂನ ಮೊಂತಿ ಗ್ರಾಮರ ಘಷ್‌ಸದಾರ ಇನಡಾ ಪಕಷ್ಠ ನಡ ನನಡಳ್ಸ್‌ ಸಸ ನಾ ——— BA ಮಾದರ 
179 [ಔರಾದ [CAE ತಾಲೂಕ ಕೀರಗಾಣಿ ನಗುಕ ಹೌಢಗಾಪುರ, ಚಂಮಾಗಾವ್‌ ಮಾಕನ್‌ ಷಾನ 'ಬಾಜಲನ್ಸನ ಮದನಾರ 373 33 ಪಗಹಾಕಡ 


ಖತಗಾವ, ಸೊನಾಳ, ಹೋಳಸಮುದ್ರ ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಷ(ಚೆ), ಶೋರ್ಣಾ. ಲಾಧಾ, ಸಾವರಗಾವ, ನಾಮಾ ನಾಯ್ಯ 
ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ, ಭೋಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ, ಭಾಸು ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ಗೆಮಾ ತಾಂಡಾ 
ಬಾವಲಗಾವ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ ತಾಂಡಾ, ವಸಿರಾಮ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಬಿಜಗಾಂವ, ಖೋಮಾ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡ ಗಂಗನಬೀಡ, ತೆಜಾ 
ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ, ಗೆಮಾ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪೂರ(ಯು), ಮಾಹಾದೆವ ಪಟಿ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ, ಧನಸಿಂಗ 
ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾವ, ಹೆಂದಿಕೆರಾ ತಾಂಡಾ, ಸೆವಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಂಮೆಗಾವ, ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ 
ಚಿಂಮೆಗಾವ, ಬಟ್ಕುಲ ತಾಂಡಾ ಹಂದಿಕೆಶಾ, ಕಮಲನಗರ ತಾಂಡಾ, 


ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಹೋಮಾನಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಖೀರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಮೊನಾ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ ಪೆಗಹಾಶ್ನಡ 
ವಡಗಾಂವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂಷೆ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಬಂಸಿ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), 
ರೂಪಾ ನಯ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಥಾವರಾ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಕೆರಾ, ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಲಿಕೆರಾ, 
ಪಸುರಾಮ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಚಂದರ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಮಸ್ಯ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ಬನಸಿ ತಾಂಡಾ 
ಧುಪತಮಾಳಗಾಂವ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಡೋಂನಗಾಂವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗೌಂಡಗಾಂವ, ಲಸ್ಕರ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಯಾಳ, 
ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಯಾಳ, ಸಂಗ್ರಾಮು ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಕಾಳು ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಠೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ 
ತಾಂಡಾ ಔರಾದ, ಮಾಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ(ಜೆ), ರಾಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷೀಜೆ, ಖೆಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷ(ಜೆ), ಲಚಿರಾಮ ತಾಂಡಾ 
ಚಿಕ್ಷ(ಜೆ), ಎಕನಾಥ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷ(ಜೆ) ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌,ಸಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


181 |ಜಿರಾ ರಾದ ತಾರಾ ಕವಪರ ಇಷಾಲಪುರ ಪಡ ಹರಲಸಾರ, ಇಾಳಗಾಪರ, ಕೋಟ್‌ಗ್ಯಾಕ ಮಾರ್ಗ ತಾರ್ಣಾ ವಾಡ 100.00 1.00 ಪಗಾಡಾತ್ಸಡ 


ಬಳತ(ಬಿ), ಜೋನ್ನೇಕರಿ, ಇಟ ಬಾಚೆಪಳ್ಳಿ ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ, ಕಲಷೆಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಮತ್ತು 
ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (additional 94022) 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಣ ವಂ6 MARCH, 2019 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ (87186) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
2 [ 
1 'ಬ'ಳಲ್ಕಾಣ  [ಬಸನಳಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದರೇಗಾಂವ ಕ ಢಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವನಯಕ್ಕನ ನಸ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪೌರ್ಣಗಾಂಡ 
bl 'ಬ'ಳಲ್ಯಾಣ  |ಐಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಲೇಗಾಂವ 4 ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸನಿ. ರ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪಾರ್ಣಗಾರರಕ"] 
ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿನ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ (86) ಗ ಪಾರ್ಣಗಾಂಡರೆ. | 
4] ಬಳಲ್ಕಾಣ  |ಬಸವಕರ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಮದ ಎನ್‌'ಔ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 483 500 ಪಾರ್ಣಗಾಂದ 
[1 ಬಳಲ್ಕಾಣ ನನ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ತತಕೊನಾ ಈ ಧಾಮದ ಎಸ್‌ ನ. ಬಡಾವಣಯಲ್ಲನ ನಿಸಾ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ EY SE ETT CTA 
6 ಬವ್ಕಾಣ |ಬನವಳಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂತಿನ ಬಾನಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ನ. ಬಡಾವಣೌಯನ್ನನ ಸಸ ರನ್ನ ನರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾನ) 332 ಸಾರ್ಣಗಸಾಂಡ 
7 ವ್ಕಾಡ | ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗಂಡಗಾಂವ ದ್ವಮದ ಎಸ್‌.ನ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಸಿ. ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಕಾದಾಗಾರ (37) 232 | 00೦ ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ES ಗಮದ ಎಸ್‌ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯಕನ ಸಸ ಬಸ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (7586) 706 
೪ ಇಲ್ಕಾಣ [ನ್ಯಾಕಾಡ್‌-ಗ ಬಸವಳಲಾಣ ತಾಮಾತಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನನು ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚಾಡಿ ಸರ್ಮಾಣ 175) 3283 
Er) 'ಬಸವಲ್ಯಾಣ ಸಾಮೂಸಿನ ಕರಂನಾಳ (ಎಸ್‌ ಬದದ ಎ ಬಡಾವಣಿಯಾಳ್ಮನ ಸ್ತ ನರ್ಪಾಣ ಸಮಗಾರ 22 ಪಾರ್ಣಗಾನನಡ 
7] ಬವ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡಣವಂತವಾಡಿ ಎಮ್‌ ವಾದ ಎಸ್‌ಬಿ ಬಡಾವಣಿಯಕ್ಲಿನ ನಿಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರ 797) 705 T ಪೊರ್ಣಗೊರರಿದೆ: 
2 wಳವ್ಕಾಣ  |ಬಸವಳಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂನ ಪಾಗಳಾರ ಮದ ಎಸ್‌ಬಿ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲೆನ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) 3ರ ಹಾನ್‌ 
13] ನಳವ್ಕಾಣ |ನನವಾಲ್ಯಾನ ತಾಲೂನ ತಳಭಾಗ ಗ್ರಾವಾದ ಎನ್‌ಬ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನುಗಾರ ಜರ 800 008 ಮಾಗರಡ 
14] ಳಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕನ ಘೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾವಣಿಯರ್ಲಿನ ಕೈ ಪಾಪಿಸಂದ ನಾಲಾ ಸಮೀಪ ವಿಕ್ಕನಾಥ ಇಾಳ ಭೂಮವರಗೆ ed 
ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಗಾರಿ (87216) 
57 ವ್ಯಾನ [ನಸವವ್ಯಾನ ಅಮನ ಮಾನ ಗ್ರಾಮ ಮನಾಶಾಗನ್ನರ ಗಾನವಾಡ ಮಾಡ 3 ನರ್ಯಾನ ಇಾವಾಗಾರ 500 008 ಮಾಗದ 
18 | ಬಳವ್ಕಾಣ  |ವನವಳಲ್ಯಾಣ ತಾಮೂಕನ ಜೋಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಹಸಿ. ಕನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1) ₹00 006 ES 
IEA ನನಾ ಸಾಮಾನ ಪಡಸನಾಕ ಗ್ರಾಪಾದ ಎನ್‌ ಇಡಾವಣಯಕ್ನನ ನನ ಕನ್ನ ನರ್ಯಾನ ಇಾವಾಗಾರ ದಗ) 
EB ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ.ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87184) 
79 | ಆಳಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲಗಾಂವ (ಐ) ಗಾಮದ ಮುವ್ಕ ರಸ್ತಹಂರ ಬಾನ್‌ ಇಷಾರಾರ ಮ್‌ಹಾಡ'ಸ್ರಾಪಾ ಪರಸ ರ್ತಿ 6.00 006 ಮುಗಿದ 
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| S| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ| ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
55] ವ್ಯಾನ |ನಸವಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕನ ಮಲ್ಗಿಕಾರ್ಜುನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಇಡಾವಣಯಕ್ಲನ ಸನಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 87391) 700 006 ಹಾಗದರೆ: 
77 ್ಯಾಣ |ನನವವ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ ರಾಷಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ನೆ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ, ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂ02101) |e ——F —- ra 
Te rT ——rea— 
7 ್ಯಾನ |ನಸವವ್ಸಾನ ಸಾಮಾನ ನರನನ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ನ ವಡಾವನಸಲ್ಲಿನ ಸಸ. "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [EN TT ಘಾಗರಡೆ- 
23 ಇ್ಯಾನ ನನವವ್ಯಾದ ತಾಲಾಕನ ಕಾಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ನೆ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. ರೆನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರದ187) $10 [XT IES | 
3 ವ್ಯಾನ |ನನವರ್ಮಾನ ಸಾಮಾನ ಸನ್ರಾಮಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಬೆ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ: ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(87171) $0 [| ಗನ 
Se ವ 
ವ್ಯಾನ ನನವಾವ್ಯಾದ ಸಾಮಾನ ಪಣಳಾಬ ಗ್ರಾನಾದ ಎನನ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸ'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91701) $0 008 EN 
37 ವ್ಯಾನ ವನವವ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ ಹಾಲನಾರ (ರಘಾನಾಥನಗರ)  ಗ್ರಾಪಾದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 'ಬಡಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ FI) [OS ECA 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ವ್ಯಾನ |ನನವಾವ್ಯಾಣ ಸಾಮಾನ ಪಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎನನ. ಎಡಾವನಯಕ್ನನ ಸಸರಸ್ತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 008 ಮಾದಿದೆ: 
57 ವ್ಯಾನ |ನವವ್ಸಾನ ಮಾನ ನಾರವಲ ಗ್ರಾಮಾಡ ಎನನ ಇಡಾವಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲಾಜಿ 'ಮತ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್‌.ಟಿ. ಸಮುದಾಯ 'ವಕಗೆ 600 006 ಮಗದಡೆ. 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಇವ್ಕಾನ ನಸವವ್ಯಾಣ ತಾಲೂತನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ನ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 500 006 ಮಾಗದಡೆ: 
351 ವ್ಯಾನ |ಬನವವ್ಯಾಣ ತಾಮೂಕಿನ ವಾಂಜರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 006 ಮಾಗಿದಿಡೆ 
37 ವ್ಯಾನ ನಸವವ್ಯಾನ ತಾಲಾಕನ ತಾಗಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ಔೆ. 'ಬಡಾವೆಣಿಯಲ್ಲಿನೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 500 006 ಮಾಗಿದ 
ವ್ಯಾನ |ವನವಾವ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ನ 'ಬಡಾವಣಿ ಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. "ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ To | [YTS — ESN 
31 ವಾ |ನವಾವ್ಯಾಣ ಮಾತನ ಇನಡರಾಷಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಇರಾವನನಾರ್ಲಿನ `ಬೀರಣ್ಣಾ ದೇವಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಪ್ಪಾ 'ಪರಾಳ 500 006 ಮುಗದಡೆ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ll ಭಾ 
3೯1 ವ್ಯಾನ [ನನವಳವ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ ಮಾಣನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸಬ. ಬಡಾನಣಾಸಲ್ಲಿನ ಸಸರ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಮಗಾರಿ [A [XS ಹಾಗರಡ 
ಸ್‌ ವ್ಯಾನ |ನನವಾವ್ಯಾನ ತಾಮೂತನ ಬಾನಾಪಾರವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಔ'ಬಡಾವೆಣೆಯೆಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ £00 006 ಮಾಗದಡೆ” 
——HU— SE 
36 'ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರವಾಡಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ £00 006 ಮಾಗದಡೆ" 
ವ್ಯಾನ ನನವಾವ್ಯಾದ ನಾರೂಕನ ಮಾರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ಬೆ. 'ಬಡಾವಣೌಸಿಲ್ಲಿನ ಸಸು.'ರೆನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 006 ಮಾಗದಡ 
[ ್ಯ (8 
38] ಆವ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ 'ಧೊೂಳಸ್ಟಾ ಪಾತ್ರ ಮನೆಹಾದ ಶವಳ್‌ಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಸಿ. 600 AS ಮುಗದಡ: 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
L 


Ne 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


2 
[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಿಬಾಲಕಂಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಿವರ್ತಿ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


45] ವ್ಯಾನ |ಎಸವಳವ್ಮಾಣ ಸಾಮಾನ ಫಾನಗಂವ್ಯರಗಾ ಸ್ರಾವಾಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾನ ಮನಹಮಾದ ಸರ್ಜಾ ಭಾಢಾಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಇಸ ಸ್ತ f [YT ಮಾಗನಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4] ಬಳಲ್ಕಾಣ |ಬಸವಳರ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕನ ಗಾಡಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಬಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾವಾ ಎಳ್ಸಣ ಮನದಾದ ಚೈನಾದ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಸ. 60ರ 006 7ರ: 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅ2ಮಗಾರಿ 
| SS 
೩2] ಅಲ್ಯಾಣ |ಬಸವಳರ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂನನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಬ. ಬಡಾವಣಯಲ್ಲಿನ ನನ. ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 783 006 ಮಾಗಿದಡೆ 
43 ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಲೂಕಿನ ನವಚಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.06 ಮುಗಿದಿದೆ. 
— 
44] ಬಳಲ್ಯಾಣ |ಬನವಳಲ್ಕಾಣ ಕಾಲೂಕನ ಬನಿಗೆರಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣಿ ಯಕ್ಕನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ಕಾವಾಗಾರ ೯0ರ 006 ಮಾಗನಡೆ 
SRS | 
45] ಅಲ್ಯಾಣ |ಬಸವಳವ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಕಗಾಗವಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನ. ಬಡಾವಣಿಯಕ್ನನ ಸಸ. ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರಂ 006 ಮಾಗಡಿ: 
46] ಬಳಲ್ಯಾಣ |ಬನವಳಲ್ಮಾದ ಇಾಲೂಕನ ಬರಗನಾ ಗ್ರಾವಾದ ಎನ್‌ ನ. ಬಡಾವಣಿಯಾಲ್ಲನ ಸನಿ. ರನ ನರ್ಮಾಣ ಕಾವಗಾರ ₹00 06 'ಪಾಗದದೆ 


47 [ಬಸವಳಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂತನ ಭೋನಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ನ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲನ ಸಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 0.06 ಾಗನಡ್‌ 
48] ಬಳಲ್ಯಾಣ |ಬನವಳರ್ಯಾಣ ಲೂನ ಲಾಡನಾತ ಗ್ರಾಪದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾವಣಿಯಕ್ನನ ಸಸ ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 006 ಮಾಗದಡೆ 
35] ಆಳವ್ಯಾಣ |ಬನವಳಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣಯಾಕ್ಕನ ನಿಸ ಕನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾವಾಗಾರ ₹00 006 ನಾಗದಡೆ. | 
[35 ಬಲ್ಯಾಣ |ದಸಪರ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ ಹಣನ ವಾರ ಸ್‌ ಬಡಾವಣಯಳ್ನನ ನಾವಾ ಇವರ ಮತದಾರ ಬಸನ ರಾ'ಸಾಡಧಾ ಹ] $00 006 Ea | 
ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
|, (TE 
77] ಇವ್ಕಾಣ |ಬಸನ್‌ವ್ಯಾನ ಕಾಮೂನ ಮಾಡದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನ ಬಡಾವಣಯಾಕ್ನನ ಇನ್ನಪ್ನಾ ದೇರೂಕವನೆಹಾಡ ಆಗನ ವಾಡ ಇನ್ನಡವರಗ ಸಸ ನನರ 006 ನಗರಡ: 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
————————— —— 
52 ನಸವವ್ಯಾಣ ಮೂಕನ ಸನ್ನನಾನ ಗ್ರಾಮದ ಎನನ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿನ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೯ರ RT ಮಾಗದಕ 
53] ಬಳವ್ಕಾಣ [ಬಸರ್ಕಾಣ ಇರೂ ಎಕಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನನ ತಾರ ಇಟ್ಟಡರಂಡ ಮಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ₹00 006 'ಮಾಗದಡೆ: 
ಕಾಮಗಾರಿ 
54 | ಬಳಲ್ಯಾಣ  |ವಸವಳ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪೂರ ವಾಶಿ ಗ್ರಾವಾದ ಎಸ್‌ನ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ To 007 ಮಾಗಿನಡೆ: 
58 | ಬಳವ್ಯಾಣ |ಬನವಳಲ್ಕಾಣ ಕಾಮೂನ ಸದಲಾಖಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಗ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 700 006 ಮಾಗದ: 
RE If L el 
56 'ಬ'ಳಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇನ್ನಾಂಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ. "ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ T 6.00 0.06 'ಮಾಗದರ: 
57 ಬಲ್ಯಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಿಕ್ಕರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬರಾವಣಿಯಕ್ಲಿನ ನಿಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಷಾಗಾರಿ 800 005 ಮಾಗನರ: 
I 
58] ಬಳವ್ಯಾಣ |ಬನವಳವ್ಕಾದ ಲೂನ ಬಂದ ನವಾಜ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನ. ಬಡಾವನಯಕ್ಕನ ನಸು. ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ 700 [XT ಪಾಗನರ: 
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[ಬಸವಳಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ  ಗ್ರಿಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಾಟಿಕರ ಮನೆಯಂದ' 
[ಮುಡಬಿ-ಕಲಖಯೊರಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ , ಬಾಬು ನಾಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ, ದೇವೆಂದ್ರ 
ನಾಡಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಖೊರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ `'ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಂಡಿಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಸವ್‌ರ್ಕಾಣ ತಾಮಾನ ಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ನ. ಬಡಾವಣೆಯಕ್ನನ ರಾಗಪ್ಠಾ ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಾದ ರನ ಮ್ರ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


63 ಬ'ಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಫರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.06 ಮುಗದಡೆ 
J 


ಮುಗಿದಿದೆ. 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154) 
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64 ಬ'ಕಲ್ಕಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಸಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಹಿಂದ' 6.00 0.06 ಮಾಗದಡೆ: 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

65 ಬೌಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೧0 0.06 ಮುಗಿದಿ 

66 ಬ'ಕಲ್ಮಾಣ |ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೊರೆ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತ ಹಾಗಾ`ಚರಂಡ`ನರ್ಮಸುವುಡು: 1000 0710 'ಮುಗಿದಡೆ 

67 [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ಮನಸೂರ, ಶಮತಾಬಾದ, ಜನೆತಾನಗರೆ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ ಘಾಜಜೋರಳ, 1.06 0 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ. 
'ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಗನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್‌. ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ. ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೆರಾ, 
ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ.ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾವನಾದಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ಮಳ್ಳಿ ಮಂಗಲಗಿ . ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಣಾ, ಕಡಬಾಳ. ಜಾಂಗ್ಲೇರಾ. ಪೋಲಕಪ್ಸ್‌ ಚನರಾಳ. 053 [ ಪರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 
ವಠಲಪೂರ, ಕರಕನಳ್ಳಿಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ, ಉಡಬನಳ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳೆ, ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 

[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇನಕೇರಾ, ವರವಟ್ಟಿ ಥು, ಜಲಸಂಗಿ ಕದಾರಬಾದವಾಡ, ಸಂದಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಡೆಯೆ್ಲ್‌ ಸಸ. 48.62 0.48 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613) 
——— 

70 ಹಾಪನಾವಾರ್‌ |ಹವನಾದಾದ ತಾಲೂಕನ ಮನ್ನಾವಿಪ್ಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. ಕ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಸುವುಡ 53) — 7800 1 015 ಷಹಗವಷ 
[ಹುವಾನಾವಾದ್‌ತಾಲೂತನ'ಮುಸ್ಟರ, ಕೊಡಂಬಲ, ಗಡವಂತಿ. ಧೊಮ್ಸನಸೊರೆ ಕನಕಷ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ 4000 040 ಮಾಗದ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (೩ರರಸtಂಗ೩॥) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 

72 [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ, ಅಲ್ಲೂರಾ. ಹಿಲಾಲಪೊರ್‌, ಪೌನಚಂಷೋಳ ಸತಾಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎನ್‌ಟಿ. ಓಿಯಲ್ಲಿ ನಸ. 47.2 0.67 ಮುಗಿದಿದೆ. 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬೇಳಂದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಗಳಳ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
1 3 4 6 
73 [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕೆನೆ ಸಿಂದೆನ 45.00 0.45 'ಮುಗಿದಿ: 
[ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ. ಸ್ಸ್‌ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
75 |ಹುಮನಾಬಾದ್‌ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಘೂಟಿವಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
[ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
76 |ಹುಪನಾಬಾದ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕನ ಹಡಗಿ ಹಣಕುಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾ ಆರಾಡ`ನರ್ನಸುವುಡು; 50.0 0.50 ಮುಗಿದಿದೆ. 
7 |ಹಾಪುನಾಜಾದ್‌ |ಹುವುನಾಜಾದ ಕಾಲಾಕನ ಮಂಗಲಗಿ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮ್ದಿಸವುದು. 9.90 0.10 'ಮುಗಿದಿ! 
78 |ಹಾವಾನಾದಾರ್‌ |ಹಾಮನಾದಾದ ತಾರೂಕನ ವಕ್ಕಪಾರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಓಣಿಯಕ್ಲ 33. ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಸುವುಡಾ: 1000 0.10 ಮುಗಿದಿ: 
ಇ |ನಾಪನಾವಾರ್‌ |ಹವನಾವಾರ ತಾರಾ ರಸ್ಳ್‌ ಗಾವದ ಎನ್‌ ನಯಕ ಸಸ ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಸಾಷದಾ ER 57 ESA | 
ನ0 ಹುಮನಾಬಾದ್‌ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂನ ಕರವಣ್‌ಪ್ಗ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ: ನೆಯ ಸಕಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಾಕ ನರ್ಮಸಾವುಡು; 10.00 04 'ಮುಗಿದಿ: 
5 |ಹಷಾನಾದಾದ್‌ [ಹಾವಾನಾದಾದ ಕಾಮೂನ ಮಾಗಿ ಗ್ರಾವುದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಳ್ಲಿ ಸಸ. ರಕ್ಸ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮನಾಪುಡ್‌ 17000 040 ES 
82 [ಹಾಪನಾದಾರ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮಳೆಪೌಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ ನೌಕ ಕ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಚರಂಡ ನರ್ನಾಸಾವುಡ್‌; 40.97 0.10 ಮುಗಿದಿಡೆ 
ಭಾ 
ನ ನಾಪಾನಾವಾರ್‌ |ಪಾಷ್‌ನಾವಾಡ ಇರಾ ಪನರಗ ಗಾಪಾಡ ಎಟ ನನಯಕ್ಷಸಸ. ರ್‌ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಸುವ್ಯದೆ. ಸ್‌ 7ರ PET ES 
[YY ಪಾದಕ ಕಾಡ ತಾನಾನ ಕಾಣ್‌ 8) ಪಮಸ್ಥಾನಪೂಕ ವ್‌ ಎಗರ ಕಂಗನಕೋಟ. ತಂಶೀರನಗರ ನನದರ ಆನದಾರಾ: 504 ) ಪಾರ್ಣಗೊಂದಡಿದೆ 
ವಾಡಿ. ಖಾದರನಗರ. ಸಿಕಿಂದ್ರಪುರ ,ಚಿಟ್ಟ ಗೊನ್ನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟೊರು .ಶಹಾುರ, ಸುಲ್ತಾನಹುರ.(ಜೆ). ಆಮಲಕಪುರ. ಯದಲಾಪುರ, 
ಕುತ್ತಾಬಾದ. ಮರಕುಂದ (6195) 
35 ಕರರ ಕಾರ್‌ ಪದರ್‌ ಕಾಮ್ನಾ ಗ್ರಾವಾಗ್‌ ನ್‌ ಓಗಿ. ರಸ್ತ ಪತ್ತ್‌ ರವ TET ಲ 715 [) ರ್ಣಗೊಂಡಿ 
147205") 
36 ಕಡ ಪಾರ್ನ್‌ ್‌ವನನಾಸ ನಾಕು ಹಾಳಗಾಡ್‌ ಸಮಾವಾವಾರ ಪ್‌ 'ಸಾರಾದಾಡ ಪಾರವಾಡ ಇಪವಾಪಾಕ. 7445 [) ರ್ಣಗೂಂದಿ 
ನವಲಾಸಪೂರ. ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟೆ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ವಿಲಾಸಪೂರ, ಮರಖಲ್‌, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ, 
ಅಮದಲಖಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಲ್ಲಿರ್ಗಿ, ಆಲಿಯ (70469) 
RSE ET HS ಣಯಲ್ನ ಸಸರ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಾಣ 02775) 25,00 525 ಮಾಗಿದ 
88 ನಡಕ ನರಕ ್‌ನಾಣ್‌ ನಾಕ್‌ ಗ SU LS ಮತ್ತಾ ನಂದ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 - 0410 ನಿಗಿದಡೆ 
di 


ಕ್ರಸಂ 


90 


91 


ಬೀದರ 


ಬೀದರ 


ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


K] Fl 
iy penser (me ಬೀದರ ತಾಲೂ ಹರನಳ್ಳಿ 'ಚಾಂಡೋಳ ಮಂಡಲ, ಪಾಡಾಪೊರ`ಮತ್ತು'ಚವಕೋಡ ಎಸ್‌ಟಿ 


ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಅಂದಾಜು: ಮೊತ್ತ | ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
FJ [3 
32.68 0.32 


ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(a೩dditional) 


ಚಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional) 


ಬೀದರ 


ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಓಣೆಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional) 


ಮುಗಿದಿಃ 
700 007 ಮಗನೆ 
1000 030 ಗದ 


93 ಬೀದರ [ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯೌಳ್ಲೆ ಸಸರ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
94 ಬೀದರ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯ ಸಸರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 
95 ಜಾದರ ತಾಲೂಕನ ಮಧೇರಾ ಮೆತ್ತು ನಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇ.ಎಸ್‌ಪ ನಡೆಯ ಸ.ಸ.ರಸ್ತ ಮೆತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 010 ಮುಗನಡೆ: 
(additional) 
ಇ ಪಡ್‌ವೇದರ ತಾಲಾನ ಸೊಲಷೊರ ಫತ್ತೆಷೊರೆ ಚಾನಡೊಳಿ ಮತ್ತು `ಬಸಂತಷೊರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಎಣೆ 35.00 0.35 ಮುಗಿದಿದೆ: 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
7] | ಬೀದರ [ಜೋದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೆಗಾಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಓಣಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೩ರರtional) 10.00 ಮುಗಿದಿ! 
98 ಬೀದರ 'ವಾರ್ಜಾಪಕ'W) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಡೆಯಲ್ಲೆ 3.6 ಮತ್ತಾ ಚರಾರ್‌ನರ್ಮಾಣ 10.00 010 ಮುಗಿನಿಡೆ: 
ನಾ ‘IF — 
FT 'ಮಾಸೇವಾಪರ್‌ ಡು) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ.3.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಾಡ್‌ನರ್ಷಾಣ 10.00 010 ಮಾಗಿದಡೆ: 
100 ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.10 ಮಾಗಿದಡೆ: 
70% ಸಸರ ಮತ್ತ ಚರನ ನರ್ಷಾಣ 17000 [XT IES Tn 
102 ಬೀದರ ವಾಡರ ತಾರಾ ಘೋಡಾಂಪ್ಸ್ಸ್‌ ಗಾನದ ಎಸ್‌ ಓಡೆಮತ್ತ 3. ವತ್ತ ಚರಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.10 ಮೆಗಿನಡೆ 
ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 'ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 0.10 ಮುಗದಡೆ: 
ತಾಮ್‌ ಆಸ್ಟಾರ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ.ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಾಕ ನರ್ಮಾಣ —- 10 00 010 ಮಾಗದಡೆ: 
ಕಾಲಮಾನ ಹೊಕರಾಣಾ (ನ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಓಡೆಯಲ್ಲ ಸಸಾರ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 0.10 ಮುಗದಿಡ 
ತಾಮ್‌ ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10 00 0.10 | ಮುಗಿದಿದೆ. 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
Fl 4 [3 
107 ಬೀದರ ಜೀದೆರೌ ತಾಲೂಕನೆ`ಬಗದಲ'ಗ್ರಾಮೆದ್‌ ಎಸ್‌.ಟಿ. 'ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 ುಗಿದಿದ, 
108 ಬೀದರ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 
09 ನಾದಕ ನೀಡದರ ತಾರಾ ಇಷಾರಾಷೊರ'ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟೆ. ಓಡೆಯೆಳ್ಸಸಸ.ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10,00 010 ಮಾಗದಡೆ 
110] ಜೀದರ |[ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿ: 'ಪೃಆ ಗ್ರಾಮದ ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಹ: ಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮ: 'ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 ಮುಗಿದಿದೆ. 
7] ನಡಕ ತಾಲೂಕ ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಆ.ಎಸ್‌.ಪ`ನಣೆಯೆಲ್ಲ ಸ.ಸಿರಸ್ತಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 ುಗಿದಿದೆ. 
112 ಬೀದರ 'ಜೀದರ ತಾಮಾಕನೆ 'ಬಕ್ಕಚಿ್‌ಟ ಮತ್ತು ಮ್ಲೂಕಾಷುಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಕಡೆಯ ಸಸ:ರನ್ಷ ಪತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ 010 ಮೆಗಿಔಿಡೆ: 
73 ಜಾಡರ ಅಂದರ ತಾಲೂಕ ನ್ಯ ಮತ್ತು ಇಣ್ಣದಾರವಾಡಗ್ರಾಮಡ ಇಎಸ್‌ ಸನೆಯ್ಞ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತ ರಡ 00 ಮಾಗದಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ f 
144 ಬೀಡೆರ ಪಾಡರ ತಾಲೂ `ಮಾಳೇಗಾಂವ ಜನವಾಡಾ, ಹಮರಾಷುರ. ನಂದಗಾಂವ ಮೆತ್ತ ಮಾಮನಕ್‌ರ'ಎಸ್‌ಟ ಎಣಿಯಳ್ಲಿ ಇನ ತ್ತೆ 040 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
75 ಪ್‌ ತಾಮಾಕನಸಾಗನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ನಡೆಯ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಆರಂಡಸರ್ಮಾಣ 600 008 | ಮುಗಿದಿದೆ, 
116 ಬೀದರ [ದರ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಹಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೩ರರಸtional) 0.08 ಮುಗಿದಿದ. 
117 [ಥಾಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ .ಮುಧಿಮಳಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂವ,ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಹುನಜೆ(ಆ). ಇಸರತುಗಾಂವ ವಾಡ ಕಡ್ಕಾಳೆ 0 ಹಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
-ಜೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಚಾಪುರ. ಜ್ಯಾಂತಿ, ಕಣಜಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (8) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
78 ಾಕ್ಕ ಕಳವಾದ ಪತ್ತ ಇಸರತಾಗಾಂವ್‌ ವಾಡ ಗ್ರಾಪುದ ಪರತಿಷ್ಟ್‌ಪಾಗಡದ ಓಣಡಳ್ಲ್‌ ಸಸ. ಕಸ ವತ್ತುಚರಾದ ನಿರ್ಮಾಣ 0 1 ಪಾರ್ಣಗೂೊಂಡಡೆ 
119 [ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಯಣಜಿ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 'ಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (9:274) 0.15 ಮುಗಿನರೆ: 


120 4 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್‌' ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (೩ರಂtional) 0.30 ಪಾನದೆ: 
(92034) 

127 [ನಾನಿ 3ಕಶ್ಸರ್‌ ಗ್ರಾವಾಡ ಪರಶಣ್ಣ'ಪಂಗಡ ಯಶ್‌. ರ ಪತ್ತ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 [XT ಮಾಗದಡೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


[ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾದಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 'ಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ, ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕಲಾಸಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದೆ ಪೆ 


ಮತ್ತು ರಕ ನರ್ಮಾಣ 
(additional) 
'ರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾವ, ಒಕ್ಸಾಳೆ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಜ್ಜನಿ, ೧ರಂಢಿ, 


ಶೋನಲವಾಡಿ, ಖೆಡ. ಜೀರಗಾ(ಬಿ). ತೆಂಬಿಳ್ಳ ಕೌಠ(ಬ), ಪಾಶಾಪೂರ, ಗಡಿಕುಶನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ, ಚಿಕಿಲ್ಲಿ(ಜೆ), Buse, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, 
ಲಿಂಗಿ, ಖೆರಾಡಾ, ಮೂರ್ಕಿ. ಎಕ೦ಬಾ, ಕಮಲನಗರ 


128 [ಔರಾದ್‌ 


130 [ಔರಾದ್‌ ಔರಾದ ತಾಲೂ ಹಾಳ ಹೊಕ್ತ್ರಾಣಾ, ಪರವಾ ಫೋಣಡಿಮಪಾಡ ಸಾರ ನಾಜರಗಾವೆ ಶಂಗ ಪತ್ತ 


20.00 


ರಾರ ಕಾಮಾನ್‌ ಹತಚಿಡ ಬಾವಲಗಾವ. ಹಯನಗುಂದಾ. ಬಲೂರ, ಧುಪತಮಾಳಗಾವ. ಸಂತಮಾರ. 'ಜಾಂಡಕ್ನರ. ಡಾಂಗಾವಎಮ್‌; 
ಸಾವಳಿ, ಖಂಡಿಕೆರಾ, ಬೇಳಕೊಣಿ(ಬಿ.ಎಚ್‌.), ಡಿಗ್ಗಿ, ಬೊರಾಳ, ಪಾಶಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎನ್‌), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಲುರ. ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ), 
'ಡೋಂಗರಗಾವ, ಬೆಂಬ್ರಾ, ಮದಡ್ಯನಾಳ, ಜಕ್ಷಾಳ, ಮುದೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


1.58 


ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(೩ddtional) (94024) 


50.00 


ES 


0.50 
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2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 
ನ್‌್‌ | 
py € er a ಅಂದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ § 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತ [ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
1 2 3 4 5 7 
7 ಬಸವಕವ್ಕಾಣ ಪ್ಯಾಕ್‌ಜ್‌ ಬಸವಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಕಸ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸು: (72905)2017-18 ) ಗಿದಿಡೆ. 
2 ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ 1 ್‌ r ಮುಗಿದಿಡೆ 
[50 
ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹಿಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(93786) 
3 ಬಸೆವೆಕಲ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕ್‌ಜ್‌-01 ಬಸವ © ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (93850) (43 ಸಂಖ್ಯೆ - ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು 
% ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ '|ಬಸೆವೆಕೆಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಧೇಡೆ ಧಾಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3ಸ.ಕಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ — ುಗಿದಿದೆ. 
(98302) 
3 ಬಾನ್‌ ್ಯಾಣ'|ಬಸವ್‌ಲ್ಮಾಣ ತಾರಾ ಪಾತ ಪ್‌ ತಾಂಡಾ `ಬಗಡಾರ 'ತರಣನಗರ ಗಾನದ ಪರಜನವಾಡಾ`ಬಡಾವಣೆಯೆಕ್ಸ್ನ ಇಸ 835 0.35 ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲ್‌ದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108514) 
[ ಸವ್‌ಕಲ್ಕಾ Joxaso 48; 035 I - 
§ ಲ್ಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ" ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108517) 388 ವಾಗದದ 
J; ಬಸವ ಕಲ್ಮಾಣ |ಬಸವಕಲ ್ಯಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರಥ (ಔ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ಕ್ಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (:0852:) 48.00 0.35 ಮುಗಿದಿ 
8 ಬಸವ ಕಲ್ಮಾಣ |ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಟಗೇರಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನೆ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 800 0.35 ಮುಗಿದಿದೆ: 
[(108519) 
[] ಬಸವ'ಕಲ್ಕಾಣ ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೌಲಸೊರೆ'ಗ್ರಾಮದ' 'ಹೆರಿಜನೆ' ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ (ಭೀಮ ನೆಗರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ನಗರ) ಸಿ.ಿ.| 59.56 0.40 ಮುಗಿದಿ' 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ದೇವನಾಳ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಸೈಡ್‌ 
ತುಂಬುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ (108511) 
SS NS id ಮಮಾ ಧೆ 
TT EO] [NA ಮಾಗಿದಡೆ.” 
”  |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಬಕಾ, ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾ, ಜಾನಾಖೂರ ಮತ್ತು ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1085:2) 
2 ಬಸಷ್‌ಕ್ಕಾಣ 50.00 0.0 ಪ್ರಗತಿಯ 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಖೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಕಲಖೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108513) 
2 [ರ ಕಪ್ಯಾಣ 48.00 0.35 ಮುಗಿದಡೆ: 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108515) 
FE) ಬಸಷೆಕಲ್ಕಾಣ 48.00 0.35 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
LL ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ' ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108516) 
M4 ಬಸವ್‌್ಕಾಣ"|ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ`ತಾಲೂಕನೆ ಫಾನನಾರ ಪತ್‌ ಸರನವಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯೌಳ್ಗಿನಸಸ. ರಸ ಮತ್ತಾ ಚರಾಡ RT 0.35 ುಗಿದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (108522) 


| 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಜು. | ಆ್ರವ್ಯನ್ಣುಪಡೂ ಬಂ Isai | 
ಸಸಂ ಸಾಲೂ 2 ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
15 ಬಸಷ್‌ಲ್ಮಾಣ"]ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕನಾಳ. ಭೋಸಗಾ. ಆಲಗೊಡೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಾ ಹ) ಗ್ರಾಮದ `ಹೆರಿಜನೆ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ. ಕ] 48.00 0.35 ಪಗತಯಲ್ಲಿಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108523) 
3] ಇಸಾ] 1 3845 033 ಮುಗಿದ 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ (ಕೆ), ಉಮ್ಮಾಪೂರ, ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108524) 
Tae 28.83 030 ಮುಗಿದಿದೆ 1 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ, ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525) 
18 [ಹು ಇದಿ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ: ಕಸ್ಟ ಹಾಗಾ ಕಾಕ ನರ್ಷಸಾವುಡ ರ್‌ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 6.50 0 ಮುಗಿದಿ' 
ಸಂ: 93842) (7 ಸಂಖ್ಯೆ ) 
7 [ಹಾಷನಾವಾರ |ಹುವಾನಾಬಾದ ತಾಲೂಕನ ಪಣಕಾಣಿ ಮುಗನೊರ. 'ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಘೊಡವಾಡ. ಸಂದನಕೇರಾ. ಹರಾಲಪೊರೆ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ, 2.05 0 ಮೌಗಿದದೆ: 
ಇಟಗಾ ಹಾಗೂ ಬೊರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (97657) 
7 ಹನಾನ್‌ ಹಾಪನಾವಾರ ನಾನ ಸಾಡ್‌ರಾ ಇದಗ ಮದನಾ ಹಣಕಿ ಮಾಡಗುಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸರಸ್ತ ಹಾಗೂ 053 | [) ಮಾಗಿದ 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93184) 
21 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ, ಯರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. ಕ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 2.51 0 ಮುಗಿದಡೆ: 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (98452) 
27" |]ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಬಸೆವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 'ಫಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲ್‌ನಸಸ: ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87405) 0.21 0 ಮೌಗಿದಡೆ" 
77 ವರ್ಮಾನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆಂಡರೆಗೇರಾ. ಯೆರಬಾಣ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಸನಾ ಸರಸ ನಿರ್ಮಾಣಾಮಗಾರ 1.77 0 ಮುಗಿದಿದೆ. 
Ta ಸಷ್‌ರ್ಕಾಣ ತಾಮ್‌ ಕಾಧಾ ನೀರಗಾಡ`ಯಾರಂಡ'ಮತ್ತು ಸದಲಾಪೊರೆ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯೌಕ್ಲ್‌ನ ಸ.]1 3200 030 ಮುಗಿದ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108528) 
ವಾರ |ಹಾಷಾನಾನಾರ ಪರನ ವಾಡ ಸಮಾನ ಹಾಗಾ ಜೋಾರಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ ಓಣೆಯೆಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗೊ 2300 ಮೆಗಿದಿದೆ: 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108429) 0.35 
7 ನಾನಾ ಘಪನಾನಾರ ನನಾ ಕಾಡಾ ಪವನ್‌ ಹಾಗಾ ಪವಾಡ ಗಾವಾರ ನ್‌ ಬನಮನ್ಸ್‌ ಸಸ ್ಥ್‌ಹಾಗಾ | 3 ನಗದ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108442) 0.40 
737 ನಷನಾವಾರ |ಹಾವಾನಾದಾದ ತಾಲ ಸಂದನಕಾರಾ. ಹ್‌ಪೌೇಡ 9) ಹಾಗೊ`ಹುಡಗಿ (ಇಂದಿರನೆಗರೆ) ಗ್ರಾಮಗಳ” ಎಸ್‌.ಸಿ. ಒಣಿಯಳ್ಸ್‌ ಸಸ ರಸ್ತ 3000 ಮೌಗಿದಡೆ` 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(108432) 0.40 
28 ಧಷನಾನಾರ ಹಾವನಾವಾನ ವನ್‌ ಸಾಡಾವರ್‌ ವಾನ ಮಾಡನಾಳ ಪಾಗಾ ಗಡವಾಂತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಒಡೆಯಲ್ಲೆ ಸ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗಾ 46.29 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (108434) 0.35 
RE 
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H| ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 
ಕ್ರ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು a [ Ks ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಸ ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
28 ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂನ' ಮಸ ಹಣಕಿ ಹಾಗಾ ಹಾಣಸಗೇನಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಡೆಯಳ್ಲ್‌ ಸಿ. ರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಟಂ 500ರ ಗಿದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108435) 0.40 
30 ಹಾವಾನಾಬಾದ ತಾಲೂಕನ ನಮದಾಪೂಕವಾಡಿ ಹಣಸನಾಳ ಹಾಗಾ ಘಫಾಟಜೋರಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗಾ 45.00 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108436) 0.35 
[ಹಾವಾನಾದಾದ ತಾಲೂಕ ಘೊಡವಾಡಔ ಚಂದನಹ್ಳ್‌ ಹಾಗಾ ಸಾಹಾರಚಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗೂ 5000 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (10841) 0.40 
ಹಾವಾನಾದಾಡ ತಮಾ ಇರಾ ಮುಗನೌರ ಹಾಗಾ ಪೊೌಳರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಡೆಯೆಳ್ಲಿ ಸಸ. ರತ ಹಾಗೂ 230 ಮೆಗಿದಿದೆ: 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108443) 0.35 
33 ಹಾಮನಾವಾದ |ಹಾಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗಿ ಹಾಗೂ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸು ಓಡೆಯೆಲ್ಲ್‌ ಸಸ. ಕಸ್ಟ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 ಮುಗಿದಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (08644) 0.40 
34] ಹಾಷನಾವಾದ|ಹಾವೌನಾಜಾದ ತಾಲೂಕ ಇಟಗಾ. ಬೇಳಕರಾ ಹಾಗೂ ಮೊಸ್ತಾಪರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಡೆಯಳ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಾಡ`ನರ್ಮಾಣ 50.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
[ಕಾಮಗಾರಿ (108446) 0.60 
35 ಹಾಷಾನಾವಾಡ |ಹಾವೌನಾದಾದ ತಾಲೂಕನ ಚೀನಷಂಚಾಳ ಆಮ್‌ರಾಬಾದ ವಾಕ್‌ಹಾಗಾ ಸತಾಫಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಿಯಳ್ಲ್‌ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗಾ 50.00 ುಗಿದಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (:08447) 0.೭0 
3 | ಪಷನಾಜಾಡ|ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕನ ಹರಾಲಷೊರ `ಆರ್ಲೂರ. ನಾಬಾರ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ನಡೆಯ ಸ ಸ್ಸ ಹಾಗಾ 50.00 ಪ್ರೆಗತಯೌಲ್ಲೆಡೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108449) 0.40 
3 ಬ್ಯಾನ]ಬಸವಲ್ಕಾಣ ತಾಮಾಕನ ರಾಚೇತ್ಸಕ ರಾಷಜೌಧಾ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ `ಹಕಜನವಾಡಾ "ಬಡಾವಣಿ ಹಳ್ತಿನ 3ನ ಕ್ಸ ಪತ್ತ್‌ ಕಾಕನ 035 ಮೆಗಿದಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108526) 
3% ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ  |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಪೆಂಡರಗೇರಾ. ಶಂಗದಳ್ಳ್‌ ಮೌಂಗಳೊರ್‌ ಮಾಶಾಳ ತಾಂಡಾ. ಪೇರ್ಡಾ ಈ. ಧನ್ನೂರಾ (ಆರ್‌) ಗ್ರಾಮದ] 43.00 0.35 ಫ್ರ ತಹಕ್ಷಡೆ 
ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108527) 
3 ಬಕ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾರಾ ತಡಾಧಾ `ನ ನಾಡಾ ತಾಂಡಾ" ಪಂದಾಳ 18ರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಹಯಳ್ಗಿನ ಸಸ. ಕೆ 3239 030 ಪ್ರಗತಯಕ್ಟ್‌ಡೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108529) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಹಾವಾನಾವಾರ್‌ ತಾಲ್ಲೂನ ಎಸ್‌ ಸ ಓಡಯಲ್ಲ ಸಕ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾವಾಗಾಕ ಪರ್‌ ಇಂಡ] 7 0 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸಂ:93882) (19 ಸಂಖ್ಯೆ) 
ನಷಾನಾವಾದ [ಪ್ಯಾಡ್‌ ಹಾವಾನಾದಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಎಸ್‌. ಓಡೆಯಳ್ಲ್‌ ಸಸ. ರಕ್ತ ಹಾಗಾ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವರ್ಕ್‌ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸರ: | [) ಮುಗದಿಡ 
po ( 07 ಸಂಖ್ಯ) 2.00 
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ತಾಲೂಕ 


7 ಹಾಷನಾವಾನ ಪಾಷನಾವಾದ ತಾರ್‌ ಡೌವಗೇರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಸರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


೦ದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 
ಮೊತ್ತ |ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


43 


ಬೀದರ 


[) TT —ಮಾಗಿದಿಡ 


[ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಂಪ್ಕ್‌ ನಾಗಾರಾ, ಬರೀದಾದಾದ. ಬುಧೇರಾ, ಮತ್ತಾ ಸಾತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆರಿಜನೆ(ಎಸ್‌.ಸಿ.) ಓಣಿಯತ್ಲ] 30.00 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107794) 


3 


wl. 
ಹುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕ್‌ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣೆಯೆಳ್ಲಿ ಸಸರ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10718) 


FX ON SS ECC 
a 1 ಪಷನಾವಾರ |ಹಾಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ನಡವಾ ಸಾವರ ನ್‌ ನಯನ ಸರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡ' ನಿರ್ಮಾಣ 00784) 1300 [KU i 
7ರ ನಾಪನಾವಾರ್‌ ಪರ್‌ ನರ್ನಾ ಸಾವರ ಸ ನಣಯಾಕ್ಲ ಸಸನಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 00785) 300 | 710 | ಮಾಗದಡ್‌ 
[ ನಷನವಾರನ 'ಹಡನಾವಾರ್‌ ಮಾನ ಪಾಷಾಪಾಡಾ ಗ್ರಾಪಾಡ ಎಸ್‌. ಓಡೆಯಲ್ಲೆ ಸ.ಸ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107192) CSC 008 1 ಮಾಗಿದಿಡ 


[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108122) 


ಬ 


7] ಸನ್‌ ನಾವ್‌ ಪಮ ಸದ್ದಾಷಾಕ ಇವಾನಾನಾ ಆಯಾಸಪಾರ. ಮದಡರಾಷೂರ.`ಮತ್ತಾ ಕಾತ್ತಾಬಾದ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಸಿ)| ೨೦.೦೦ 0.40 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ" 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107767) 
ಧನಾ ನ್‌ 7 FT ea 
17 ಪಾಷಾ 'ಪಾಷನಾವಾರ್‌ ಇರಾನ್‌ ಪತಾಗ ಗಾವಾರ ಎಸ್‌ ಸಓಡೆಯಲ್ಲ್‌ ಸಶಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10790) 7 000 006 ಮುಗಿದ 
[a 
[3 ಬೀದರ ಪಾದರ `ತಾಲೂಕನ್‌`ಅಸ್ಟೊರ್‌, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ. ಮಾಲಕಾಷಾರ. ಅಮರಾಷೊರ'ಮತ್ತು ಶಾಹಪೊರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಪ್‌) ಜಡೆಯಳ್ಲೆ್ಗ 3000 0.40 ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (:08017) 
51 ಬೀದರ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ; ನಾರ ಇವರಗ ಸನನಾರ (ಈ). ಅಣದೂರವಾಡ ಮತ್ತೌ ಜಮೀಸ್ತಾನೆಮೊರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆರಿಜನ| 50.00 0.60 
(ಎಸ್‌.ಸಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108012) 
52 ನನ್‌ ನಾಕ ಮಾನ ಪಾಕಾವಾಷಾರಕ ಹ) ಮರಣ್‌ ಮರ್ಜಾಪೊರೆ. ಕಾಡವಾದ, ಎಸ್‌.ಎಮ್‌. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ. ಮೆತ್ತು ಖಾಶೇಮಪೂರ (ಸಿ)| 50.00 0.40 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107797) 
33 ನಾರ್‌ ನಾರ ಸನಾ ಾಷ್‌ನ ಸ್‌ವವಾಡ ಪತ್ತಾ ಪಾನ ನಾಗ್‌ ಪರಣನ ಎಸ್‌) ಒಡಯೆಲ್ಲಿಸಸ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ] 300: 030 ಮುಗಿದಿಡೆ 
(£08121) 
54 ಬೀದರ ನಾನಕ ಮಾನ ಕಗ ಬಂಬೂಳಿಗಿ. ಮರಕುಂದಾ. ಮೊಗದಾಳ ಮೆತ್ತು ಭಂಗೂರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಓಣೆಯಳ್ಲ್‌ ಸಿ. ಇ 50.00 IW 0.40 ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಡೆ 
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ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108019) 


ಅಂದಾ ಜು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 
ತಾಲೂ 3 ು ಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತ [ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾ 
X 

33 ನಾಕ |ನಾಡರ ತಾಲೂ ಗ್‌ಸಮೊರ. ಬರಾರು. ಚಂತರಗೌರಾ. ಹೋಕರಾಣಾ (ವ) ಮತ್ತಾ ರಾಜಗೀರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಇಸ್‌) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 3000 0.40 ಪ್ರಗತಿಯ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107967) 

56 ಪದರ ಜಾಡರ ತಾಲೂಕ ತಡಪಳ್ಳಿ, ಸಂಡೋಲ: ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೌಪಾಪೊರ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಇಸ್‌) ಓಡೆಯಲ್ಲ ಸಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತ 339 0.35 ಪ್ರಗತಿಯ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107968) 

57 ಹಾವಾನಾಜಾರ್‌|ಹುವಾನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸ5ನಯಲ್ಲ್‌ ಸಿಸರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107180) 15.00 0.10 |, ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ 
[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107189) 10.00 0.06 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 

35] ಹುಷಾನಾಜಾದೆ `|ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (:07:82) ಪ್ರಗತಿ 

60 | ಹುಮನಾಬಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಡೆಯಳ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ₹0785) 15.00 0.10 ಮುಗಿಡೆ 

57 [ಹಾವಾನಾದಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋರಾಳ ತಾರಡಾ'ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿಸಿಣೆಯಲ್ಲಿಸ.ಸ.ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ`T0786) 15.00 0.10 ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಿದೆ 

| 

62 ಹುಷಾನಾಜಾಡೆ']ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಕ ತಾಂಡಾ(ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(:079?) 0.06 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 

[2 TR ಾನಾವಾನ್‌ ತಾಪ್ಲೂನ'ವಡರಗ ಹಾಗೂ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಓಡೆಯಲ್ಲಿಸ.ಸ.ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಜರದ ನಿರ್ಮಾಣ T0787) 15.00 0.10 ಪ್ರಗತಯಳ್ಲಿಡೆ 

7] ನಪನಾಜಾಡ |ಹಾವಾನಾಜಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂ ಬದ್ದಾಷಾರ ಹಾಗಾ ಸೌವಾನಗರ ಗ್ರಾಜಿಡ ಎಸ್‌ಸಓಣೆಯಳ್ಲಿ ಸ.ಸರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ T0788) 12.36 0.:0 ಪ್ರಗತಿಯ 

65 ]ಜೇದರ್‌ ಪ್ಮಾಕೇಜ 02: ಬೀದೆರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಗ್ರಾಮೆಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡ ೌರ್ನಾಣ ರ್‌ ಇಂಡೌಡ್‌ 7 2 12.08 6.5 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ) 

56 |ಜೀದರ್‌ ನಾಡರ ತಾಮಾಣಸಾಗನ್ಳ್‌ ಬಸಂತಪರ. 'ಚ್ಲಾರ್ಗ ಗಾದಗಿ. ಜನವಾಡಾ. ಓಪ್ಪಳಗಾವಂ, ನಂದಗಾಂವ. `ಂಗಟ್ಟ `ಸಮರಾಷುಕ್‌' ಮತ್ತ 355 - ಮೌಗಿದಿದೆ: 
ಜಾಂಪಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

7 ನಾಡ |ದಾಡರ ಕಾಮಾನ್‌ ನಂದಗಾಂವ ಹರಾಪಾರ 'ಹರನ್ಗ್‌ ವಷ್ಮ`ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಇಸ್‌) ಓಡೆಯಳ್ಲ್‌.ನ ಕ್ತ ವ 0.35 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108213) 

[53 ಜಾಡರ |ನಾಡರ ಕಾಮಾನ್‌ ಸಾಲಪೂರ. ನ್‌ರಾಸಪಾರ ಪತ್ತ್‌ ಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಎಸ್‌) ಓಡೆಯತ್ಲ ಸಸ. ಕಸ ಮತ್ತಾ ಚರಂ 3000 [1] ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (107880) 

69 ಬೀದರ ಬೀದರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಗೆವಿ, ಜಾಂಪಾಡ, ಮಾಳೆಗಾಂವ. ಮರಕಲ್‌ ತ್ತ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 1) ಓಣಿಹ್‌ಕ್ಟ ಸಿಸಿ] 43.19 0.30 ತಿಯಲ್ಲಿದ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ (108020) 

75 ಜೀದರ ಬೀದರ ತಾಮೂ'ವಾರಾಗಂಜ ವರ್ಜಾಷಾರ ಪತ್ತಇಷಾಷಾವಾಡ (ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಒಡೆಯ ಕಸ ವತ್ತ 3000 0.35 ಪ್ರೆಗತಯಳ್ಲಿಡೆ 
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p ು ಸರು 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 

7 ಡರ ಜಾಡರ ತಾಮಾಕನ ಗುಮ್ಮಾ ವಲಾಸಪೊರೆ. ಪಾಜಪೊರ ವತ್ತ್‌ನ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಟ ವಸ್‌) ಫಸ 3000 [XI ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108212) 
72 ಬೀದರ ಬೀದರ ತಾಲೂಕ 3ಜರವಾಡಾ ಆಗಹಾರ. ಸಂಗನ ಮತ್ತಾ ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಓಣಿಯೆಳ್ಸೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 50.00 \ 0.35 ತಿಯ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(107877) 
7 ಪಾಡ ನೀಡದರ ತಾಮೂಕನ ಜನವಾಡಾ. 3ಂಗಟ ಮತ್ತಾ ಆಶಿಯಾದಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ್‌ ಎಸ್‌ಸಿ) ಓಡೆಯಲ್ಲ್‌ ಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತ 0 0.30 ಪ್ರಗತಿ 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10818) 
77 ಕಾದರ್‌ |ನಾಡರ ತಾಮೂಕನ ಫತೆಪೊರ ಚ್ಹಾರ್ಗ ಮತ್ತಾ ಚಮಕಾಡ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಿನ ದಸ್‌) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 3.ರಸ್ತ ಮತ್ತು`ಚರಂಠ[ 338 8 

ನಿರ್ಮಾಣ (105925) 
75 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. ಮತ್ತಾ ಚರಂಡ`ನರ್ಮಾಣ 152 
76 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣ್‌ಯಲ್ನ 3. ಮತ್ತಾ ಚರಂಡ್‌ನರ್ಮಾಣ 12.11 T- 3.62 | ಮಾಗಿದಡೆ 
77 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂ ಕೋಣಷೌಳಕಾಂದಾ'ಗ್ರಾಮದ ಪಕಿಶಿಷ್ಟೆ'ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ. 'ಕಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡ್‌ನರ್ಮಾಣ 4.52 [) ಮುಗಿದಿದೆ. 

[) ಮೆಗಿದೆದೆ 
7 

80 ಭಾಲ್ಕಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ? ಖಾನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97841) 5.73 ಮುಗಿದಿದೆ. 
pj ಧಾಕ್ಸಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಸ8ಂದ್ರಾದಾರ್‌'ವಾಡಿಗ್ರಾಮಾರ ಪರಕಿಷ್ಠ ಜಾತ ಓಣೆಯಕ್ಲಿ ಸಸ. ಕ್ತ ಮತ್ತಾ `ಚರಂಡ`ನರ್ಷಾಣ T0786) 700ರ 035 | ಮುಗಿದಿದೆ 
82 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ.ನ.ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ`ಆರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ) 15.00 0.13 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
3 ಫಾಕ್ಕಜಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಾನಾಪುರ' ಗ್ರಾಮದ ಪಕತಿಷ್ಠ'ಜಾತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 'ಚೆರಂಡ `ನರ್ಮಾಣ(C108110) 2000 (y [KE ಪೆಗತಯೆಲ್ಲೆಡೆ 
87 ಫಾಕ್ಕಧಾಕ್ಕ 'ತಾಲ್ಲೂಕನ ಅಲವಾಯಿ''ಗ್ರಾಮದ ಪಶಿಷ್ಠ'ಜಾತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 108306) 7500 [NE ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಲೆದೆ 


ಕ್ರಸ೧ಣ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು Ka Wey hd ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
7 ನಕ ಧಾಕ್ಥ ಪನ ವಾನ ಸಾವರ ಪರ್ಟ್‌ ಡಿಯನ್ನು ರಸ ಪತ್ತ್‌ ಪರಾನ್‌ ನಾ ಗ 
[i ಭಾ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂ `ಹಾಳಹ್ಗ್‌ ತಾಂಡಾದ ಪಕಶಿಷ್ಟ್‌ ಜಾತ ಓಣಿಹುಲ್ತ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡ`ನರ್ಮಾಣ 08085) 
#7 ಧಾಕ್ಸಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕನ ತರನ್ಗ್‌ 'ಗ್ರಾಷಾರ ಪರಶಿಷ್ಠ ಜಾತ ಒಣೆಯೆಳ್ಳಿ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ `ಚರಂಡ 'ನರ್ಮಾಣ 08062) TT ಪ್ರೆಗತಯೌಲ್ಷಡೆ 
RF ಘಾಕ್ಕ|ಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡನೊರ ತಾಂಡಾದ ಪಕನಿಷ್ಠ ಜಾತ ಓನೆಯಲ್ಲ್‌ ಸಸ. ರಸ್ತ ಪತ್ತಾ `ನರಾಂಡ ನರ್ಷಾಣ OS) | T20 | [X73 ಪ್ರಗತಿ 
7 T-ಾಕ್ಯ ನನ ಕಾಷನ್ಠಾ ಸಡಾ ಗಾಡ್‌ ಪ್ಪ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ "ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ" 008772) 300 03 ಮಾಗದಡ್‌ 
5ರ ಫಾಕ್ಸಧಾಕ್ಕ ತಾಮ್ಲಾನ ಕರೂರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣೆಯೆಳ್ಸ್‌ ಸಸ. ರಸ್ತ ಪತ್ತ ಕರಂ ನರಾ EE IE 038 ಮಗಿದಿದ 
% ಧಾಕ್ಸಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂನ್‌ರದಯಾಳ'ಗ್ರಾಮಡ ಪೌಶಿಷ್ಟ್‌ಜಾತ ಷ್‌ ಸ್‌ ನಾ TU [FE ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡ್‌] 
[71 ಘಾಕ್ಸ್‌ಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಫೋಸಮ'ಗ್ರಾಷಾದ ಪೌಶಿಷ್ಟ್‌ ಜಾತ ಓಣೆಯಲ್ಲ್‌ 3 ಸರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂ ನರ್ಷಾಣ SZ | 25 ಮಾಗಿದ 
ಕ್ಯಾನನ್‌ ಹಾನನಾರ ಸಾವರ ಪಾಕಷ್ಟ ನಾ ನಹ ಸ ಕ ಪತ್ತ ಚಕಾರ ನರ್ಷಾನ RD 78ರ 35 ಮಾದಕ: 
| pH ಧಕ್‌ ಾಕ್ಕ ತಾರಾ ಪರ್‌ಚಾಚಾಗ್ರಾಮದ ಪರಷ್ಠ ಜಾ ಒಡೆಯಲು ಕ್ತ ರಕ ನರ್ಷಾಣ ROD 7000 
33 ಧ್ಯ ಭಾಕ್ಕ ತಾರಾ ನರಬಪೌಳಗ ಗ್ರಾವಾರ ಪಾಕಷ್ಟ ಜಾತ ಓಡಾಡ ಸಸ ರಸ್ತ ವತ್ತ ಚರಾಡ್‌ನರ್ಟಾಣ TT) | 300 [ON] ಮುಗಿದಿದೆ: 
£2 ಧಾಕ್ಸ ಜಾಲ ತಾರ್ಲೂನ ಸೋಣಷಾಳಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಕಕಷ್ಠ ಜಾ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನರ್ಷಾಣ T0875) 30.00 is [EN ಪ್ರಗತಹಾಕ್ಷಡ್‌ 
ಕ್ಯಾಮ್‌ ಕವನ ಗ್ರಾಮದ ಪಕಕಷ್ಟ್‌ ಜಾತ ಓಣೆಹಕ್ತ್‌ ಇರ್ತ ಮತ್ತಾ `ಚರಂಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 108305) 735 03 ~ಗದಡ್‌್‌ 
೯ ್‌್‌ಧಾಕ್ಯ ತಾಮಾನ ರಾಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಕಷ್ಟ ಜಾತ ಒಡೆಯ ಇಸಿ ಚರಂದ'ನರ್ಮಾಣ 108005) 77ರ [PER EE SCN 
ಕ್ಯ ತಾಮ್‌ ತಗಂಪಾರ ತಾಂಡಾದ ಪೌಷ ನಾ ಓನಯಳ್ಲ್‌ ಸಸ ರಸ್ತ ಷತ್ತ್‌ ರಾಡರ್‌ TONS) | 2000 ₹3 ಮುಗಿದಿದೆ: 
ON ನನ ಪಾನ್‌ ನ್‌ EE ಕಾ TT 
7 ್ಯ್‌್‌ಾಕ್ಯ ತಾಲ್ಗಾನ ಪಾಂಡ್ರ ತಾರಡಾರ ಪರಕಷ್ಟ್‌ ಜಾತ ಒಯು. ರಸ್ತ ಮತ್ತಾ "ಆರಂ ನಾ TEI U0] [FE ಮಾಗಿದಡೆ 
7 ಕ್ಸ |ಾಕ್ಸ ತಾಲ್ಲೂ ಪಾನಾಪಾಕ ತಾಂಡಾದ ಪರಶಿಷ್ಟ್‌ ಜಾತ ಓಡೆಹಳ್ನ ಸಸ ಕ್ತ ಪತ್ತ್‌ "ರ E ನರ್‌) pT [NE T ಗಿದೆ. 
73 ಧಾಕ್ಕ Ty ತಾಲ್ಲೂ ಗರ್ಮಾ ತಾಂಡಾರ್‌ಪರಕಷ್ಟ ಸಣ ವ್‌ ರ್‌ TOONS EON EE -್‌ಮಾಗದಡೆ 
70% ಧಾಕ್ಸಧಾಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂ ಮಳಚಾಪಾಕ'ಗ್ರಾಮದ ಪರಕಷ್ಟ ಜಾತ ಒಡಯ ಸಕಸ ಪತ್ತಾ `ಆರಂಡನರ್ಷಾಣ T0088) BN) [A 7 ಾಗದಡೆ 
53 ಾಲ್ಯ ತಾರಾ ಮದಟ್ಹ'ಗ್ರಾವಾದ ಸರಕಷ್ಟ ಜಾರ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತ್‌ ಇರಂಡ್‌ನರ್ಷಾಣ 0) | 2000 | 773 TT ಯಕ್ನರ 
Se 
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eo) 


ಕ್ರಸಂ 


ತಾಲೂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


Tes [C5] 


ಹೋಳಸಮುದ್ರ, ಮುಧೋಳಕೆ). ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಷ(ಚೆ), ತೋರ್ಣಾ, ಲಾಭಾ, ಸಾವರಗಾವ, ನಾಮಾ ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬ 


ವಡಗಾಂವ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ಆಲುರಕೆ), ಬಂಸಿ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, 
[ಥಾವರಾ ನ 


[ರಾಂಪೊರ ತಾಂಡಾ, ಪೋಮಾನಜ್ಯ್‌ ತಾಂಡಾ `ಪೆಡಗಾಂವ. `ಪೇರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಷೌನಾ ತಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ 


ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
ನನಾ ಪಮಾಣ ಕಸಾ ನಾನಕ ಪೌಢಗಾಪಾರ, ಚಂಮೇಗಾವ. ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗದೆ, ಮದನೂರ, ಖತಗಾವ, ಸನಾ 303.20 400 


T 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಹೆಡಗಾಪುರ, ಠಾಣಾಕುಶನೂರ, ಚಿಂಮೆಗಾಂವ. ದಾಬಕಾ (ಚೋ). ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೋಲಂತಿ. ಮಸ್ಯಲ ತಾಂಡಾ, ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, 


7 ಔರಾದ್‌ ನಾನ್‌ ನನ ಷನ ಹಾಕ ಪಡ ಪರಸ ಸಾವರ ನಾರ್‌ಗ್ಯಾನಾ ಮಾರ್ಗ. ತೊರ್ಡಾ ವಾಡಿ ಬತತ) ಚಾನ್ಸ, 0 ಪ್ರಗತಯಳಲ್ಲಡೆ ] 
ಇಟಗ್ಕಾಳ, ಬಾಚೆಪಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ, ಕಲಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಯ ಕಾಂಡಾ ಚೋಂತಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ 
sf ಔರಾದ್‌ ನಾಕ ಸಮಾ ಗನ ಮಾ ಡಾಂಗರಗಾವ. ಪಂದಕರಾ, ಹಲಸೂರು. ಸಂಗಮ ಹಕ್ಕಾಳ ಕೊಟಗ್ಯಾಳೆ. `ರಾಮಪೆರೆ ತಾಂಡಾ, 10 ಪ್ರಗತಿಯ್ಲೆಡೆ 
[ಮುರ್ಗ (ಕೆ). ಕರಕ್ಕಾಳ. ಬೆಮ್ರಾ, ಮುಧೂಳ (ಕ). ಚಿಕ್ಷಿ (ಚೆ), ವಡಗಾಂವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾರಮ ತಾಂಡಾ ವಳ್ಲಿಷೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ವಾರ್ಡನ 
109 ಔರಾದ್‌ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ. ಡೆವರಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಕಾರವಾರ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಘಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, 0 ಮೌಗಿದಡೆ 
'ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಸದು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(SSE — 
0 ನರಾಕ ನಮಾ ಸಸಾಪಕ ಪಂಡಾ ನರಾಡ ಬನ್ನಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ದಾಸಾ`ನಾಯ್ಕೆ 'ತಾಂಡಾ ಚಿಕ (ಯು), ಪೊಮಾ ನಾಯ್ಯ ಪೆಗತಯಳ್ಲಿ: 
ಔರಾದ್‌ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ. ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾಂವ, ಮುಧೋಳ (ಬಿ), ತೋರಣಾ. ಕಮಲನಗರ. ಸಂತಪೂರ, ಡೊಂನಗಾಂವ, 2.60 
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2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಅಂದಾಜು ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ ಗಾರಿಯ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ 
i ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
4 ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


1 2 3 
1 ಬಸವಲ್ಕಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಬಸೆವ್‌ರ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕ ಗ್ರಾಮಾ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಡಿಗಳಕ್ಷ ಸಸ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಾಕ ನಿರ್ಮಾಣ 7.43 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ |ಬಸವರ್ಕಾಣ ತಾರೂನ ಇಜತಂಬ್ರಾವದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯೆಳ್ಲನ ಸಸ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾವೌಗಾಕ 170) 0.77 


3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ` [ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-!: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡೆಗಳ್ಸ್‌ ಸಸ. ಕಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93853) (4) ಸಂಪ e3 — ಮಾಗಿದಡೆ 
4 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  |ಬಸವೆಕೆಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮೆದೆರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯೌಳ್ಸೆನ ಸಸ. ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೌಗಾರ 0,55 — ಮುಗಿದಿದ. 
5 |ಬ'ಕಲ್ಕಾಣ 45.00 0.30 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (:08540) 
6 ಬಸವಕೆಲ್ತಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಗೊಡೆ, ಚಿಟ್ಟಾ (1) ಮತ್ತು ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, 'ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆನ ಸುಸು ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (0852) £5.00 0.30 Ef 
) t ಸ ಈ ಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
pe + 
7 |ಬ'ಕಲ್ಮಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಮಂಕಾಳ ಮತ್ತಾ ಚೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಲಿನ ಸಸಿ. ರಸ ನರ್ಮಾಣ'ಮತ್ತಾ್‌ 'ಚರಂಔ £3.36 0.30 'ಮಗಿದಿಡೆ: 
ಕಾಮಗಾರಿ (08563) 
3437 3ರ ESR 


[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (:08532) 


ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 0.40 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ky) 0357 p 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಬಸವಕಲ್ಫ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ, ಕಾದರಾಬಾದನಾಡಿ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (10853) [ನ 
ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರನಾಗಾಂಪ. ಮುಡಬಿ. ಪೇರ್ಡಾ (ಕ) ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ] 00 0.35 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ (108534) 
72 |ಬ'ಕಲ್ಮಾಣ 27330 030 ಮಾಗದ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಚಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108536) 


we ಬ್‌ಲ್ಯಾಣ 25.00 0.30 ಹಾಗ] 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ (ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108537) 


12 |ಬ್‌ಲ್ಮಾಣ 730 030 ESR 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೌಕಿವಾಡಿಯಿಂದ ಬೌಕಿವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108538) 

15 7; ಇವ್ಮಾಣ Tae ಮಾಗನಡೆ 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ, ಭಕನಂಳ ಮತ್ತು ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (;08539) 

16 [ಬ'ಕಲ್ಕಾಣ 23,33 0,30 ಮುಗಿದಿದೆ: 
[ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾಪೂರ ಮತ್ತು ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ನೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108542) 

77 ಪಪನಾಜಾದ ನಾರ್‌ ಪಪೌನಾದಾರ ತಾಲೂ ಸ್ವಾಮಾಗಳ ಎಸ್‌. ಓಡೆಯಳ್ಲೆ ಸಸ. ಕಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಸಾವುಡ ರ್ಷ್‌ ಇಂಡೌಟ್‌ 3 7 ಸ್ಟ [) ಮಾಗರಡೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ) ic 

18 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ" |ಬಸವೆಕೆಲ್ಮಾಣ ಕಾಮಾ ವಫಾರ್ಜನ ವಾಣಿ ಗ್ರಾಮಡ ಎಸ್‌ಜಿ. ಬಡಾವಣೆಯಳ್ಸನ ಸಸ. ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಡ'ಕಾಮಗಾರ 0.23 [) ಮುಗಿದಿದೆ 

19 ಘನವಾದ '[ನಾವಾನಾದಾದ ತಾಮ್‌ ನಂಬರ ಅರಾ, ಹಿರಾಲಪೂರ್‌ ಬೇನಚಂಚೋಳಿ, ಸತಾಳಗೇರಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಡೆಯೆಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ಕಸ್ಟ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ TT] 0 ಮುಗಿದಿದೆ. 


* [ನರ್ಮಿಸುವುದು.(93'54) 


PageTors — 
ಗ 


ತಾಲೂಕ 


24 


34 


36 


37 


30 


ಹುಮನಾಬಾದ 
ಹೌಮೆನಾಜಾದ 
ಹುಮೆನಾಬಾದ 
[ಹುಮನಾಬಾದ 


ಬ'ಕಲ್ಮಾಣ 


[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಮನಗರ, ಹಂದಿಕೆ ಠ ಸಿ. ಹಾಗೊ ಚೆರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚೀನಕೇರಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕ), ಜಲಸಿಂಗಿ, ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ; ಗಾನಾಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಓಣಿಯ ಸಿಸಿ. ಕ್ತಿ ಹಾ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613) 


ಗೂ ಚರಂಡಿ 


ಸಹಾಗೂ ಚರಂ ನರ್ಮಸುವುಡ್‌ 053) 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ಬೇಕಾಡ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹಂತ 


ಕಾಮ ಗಾರಿಯ 


0.92 


[ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 
(108464) 

[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ರಾಜೋಳಾ ಹಂದ್ರಾಳೆ ಮತ್ತು ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108546) 


ಹಿಪ್ಪರಗಾ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಕಸ್ಟ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


28 ]ಹಾಮನಾಜಾದ 


[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108450) 


[ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


|ಪವನಾನಾರ ರಾನ್‌ ಮಾಡನಗರ `ಇನತಾನಗರ ಪತಗ, 'ಚತ್ಪಕಾಡಾ "ಹಾಗೂ ಕಾಡಾಬರ್ರಾಷಗಳ ಎಸ್‌ಚ ಡೆಡ್‌ ಸಸ ee 4875 040 | ದಡ 


[ಹುಮನಾಬಾದ 


ಹುಮನಾಜಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನೆಕೇರಾ, ಹುಣಸೆಗೇರಾ ಹಾಗೂ ತಾಳೆಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮೆಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಿ: 
(108455) 


31 [ಹುಮನಾಬಾದ 


ಹುವಾನಾಜಾದ ತಾಲೂಕ 'ಮುಗನೂರ. ಹಮಾರಚಂಚೋಳ್ಳಿ'ಹಾಗೂ`ನಾಮದಪಾರವಾಕ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ ಓಡೆಯಲ್ಲೆ ಸಸ ರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಾಣ] 33 0.40 ec 
k ಪ್ರಗತಿಯ! 
[ಕಾಮಗಾರಿ. (108457) ಹಗಸ 
ಇದ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳ”, ಚೆಂದನೆಹಳ್ಳಿ, ಚೀನೆಕೇರಾ ಹಾಗೂ ಶೇಡೊಳ ಗ್ರಾಮೆಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಕಸ ಹಾಗಾ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 49.12 0.40 ಪಾ 
_ ಪ್ರಗತಿಯ: 
[ಕಾಮಗಾರಿ (108459) ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿ 
[ಹುವಾನಾಜಾದೆ ನಿಮನಾಜಾದ ತಾಲೂನ'ವರವಟ್ಟ `ಈ, ಸಂಡಗಾಂವ'ಹಾಗಾ`ವಡ್ಗನ್‌ರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಸಿ. ಕಸೆ ಚರಾಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾವೌಗಾರ| 3 035 4 
ನ 4 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
(108462) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
ಹಾವಾನಾಜಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕ ಹಾಡಗಿರಾಮನಗರ), ಆಮರಾಜಾದ` ವಾಡಿ ಹಾಗೊ`ಸಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾ 035 Laced 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (108463) ಪಗ 
[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ, ರಾಮಪೊರವಾಡಿ, ಯರಬಾಃ 'ದೆಲಾಪೊರೆ, ಪೆಂಡೆರಗೇರಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪೂರೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಚಾವಣೆಯಲ್ಲಿನೆ 45.00 0.40 ಮುಗಿದರೆ | 


ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ 


ಹುಮನಾಬಾದ 


26 [ಹುಮನಾಬಾದ [ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ ಶಾಮತಬಾದ, ವಳಖಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ. ರಸ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 49.00 0.40 i ಯಲ್ಲಿದೆ 7] 

3, ಪ್ರಗತಿಯ 

ಕಾಮಗಾರಿ, (108451) pr § 

77 |ಹವಾನಾವಾರ ಹಾವಾನಾವಾರ ತಾರಾ ಘಾಡಮೋರಳ, ಘಾಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಪಂದಕರಾ ಗ್ರಾಡಾಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣೆಯಕ ಸಸ. ರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನರ್ನಾಸಾವೃಡ್‌] 0.40 IM y 
ಪ ಗತಿಯ 

(108452) y % 

7 |ಹವನಾವಾರ |ಹವಾನಾವಾರ ಇರಾ ಹಾದಕರಾ ಓ3ಗ ಹಾಗಾ ಸಾರ್ತಾನವಾದ ವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಡಯಕ್ಲಿ ಸಸ. ರಸ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಸ್‌ವುಪ] | 0.40 ನ 
ಪ್ರಗತಿಯ: 

(108453) ತಗ ಳಿ 

25 |ಹಾವಾನಾಜಾದ ಹುವಾನಾಜಾಡ ತಾಲೂಕ ದಾಬಲಗುಂಡಿ ಕಜೀರಬಾದ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ಕ್ತ ಹಾಗಾ ರಂ 7 0.40 ಡಿ 
ಪ್ರಗತಿಯ 

ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108454) ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿ! 


ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108544) 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108545) 


ಬಸವ್ಮಾನ ತಾಲ ಬಂಡೆನವಾಜ`ವಾಕ, `` ಪಣಮಾತವಾಡ ಇಮ್‌. `ಹರಂಡಗ, `'ಧನೆಗರವಾಡ `'ಕೋಢಾವಾಡ ನಡಯ ಆರ್‌ ನತ್ತ 50 [3 ಗಡ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1: ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲೂಕಿನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93824) 
(7ಸಂಖ್ಯೆ 


2.07 


| 


43 
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ಮುಗಿದಿದೆ 


f ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ a 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತಾರ ಬೇಕಾದ ಉದ ಕಿಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೊತ್ತ ಸ್ಟ ಹಂತ 
ಈ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
pl [1 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಬಾದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಾ ಚರಾಕ ನರ್ನ್ಷಸಾವುದ T5327 ಸಂಪ) 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಾ, ಸಾತೋಳ್ಳಿ, ಖಾಶೇಮಹೊರ (ಸಿ) ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೆಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (108125) [ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
40 ಬೀದರ ಪಾದರ ತಾಮಾನ ಬರೂದು ಚಾತಲಗ್‌ರಾ, ಹಾಣರಾಣಾ ಈ) ಮತ್ತ ಹೌಣರಾಣಾ ೫) ಗ್ರಾನಾಗಳ ಗಿರಿಜನ ಮ್‌) ಓಡಯಕ್ನ ನಸ 63 30 030 ಗಯಲ್ಲದೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108126) 
41 ಬೀದರ ಬೀದರ ಮೂಕನ ರಾಜಗೇರಾ ಸಂಡೊಳಲ; ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಮ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107970) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
47 ಬೀದರ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ, ಮೊಗೆದಾಳೆ ಮತ್ತು ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಗಿರಿಜನೆ (ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 32.12 0.32 ಪಗತಿಯಳ್ಲಡೆ 
[ ” 
43 ಬೀದರ ಬೀದೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹನ್ಸ್‌, ಫಾಳಾರ8), ಆಣದೂರವಾಡಔ, ಸಕಾಂದ್ರಾಷೌರ ಮತ್ತಾ ಬಾನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಎಸ್‌ಟಿ) ಓಣಿಯ £8.00 0.40 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108014) 
42 ಬೀದರ ಪಾದರ ತಾಲೂ ಮರಕಾನಾ `ಆಮಾಸಪೂರ `ಹತ್ತಾಜಾದ ಮತ್ತಾ `ಪಾಶಾಷಷೂರಕ ಡ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಗರಜನ ಇಸ್‌ಟ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ | 2500 0.40 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108015) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
735 ಜೀದರ ಜಾಡರ ತಾರ ಘೋಡಂಪ್‌ 'ನಾಗೂರಾ, ಕಾಡವಾದ ಮತ್ತಾ ಬರಾದಾಜಾದ `ಗ್ರಾವಾಗಳ ಗರಿವನ ಎಸ್‌) ಓನಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರ್ತ ಪತ 50 | 740 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107798) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3 ಬೀದ ಜಾದರ ತಲಾ ಆಸ್ಲೊರ್‌ ಸಾರ್ಲಾನಷೂರ, ಮಲಕಾಷೂರ,`ಮತ್ತು ಕಾಹಪೊರ'ಗ್ರಾಪಾಗಳ ಗರಜನ (ಎಸ್‌ಟಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಸ. 'ಕಸ್ತ'ಮತ್ತ| 300 0.40 1 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108016) [ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಟೆ 
47 ಜ್‌ದೆ ಜಾದರಕ ತಾಲಾನಕೇಕಳಗ ಬಂದಾಗಿ ಮೇಕ್‌ ಮುರ್ಜಾಷೊರ ಮತ್ತಾ ಬಕಚೌಡಿ'ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಎಸ್‌ಟಿ) ಓಡೆಯಕ್ಸ್‌ ಸಸ ಗ 0.40 W 4 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108123) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
[38 ಪಾಷಾನಾಜಾರ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಲೂನ ನಿರ್ಣಾ ವಾಶ'ಗ್ರಾಮಡ ಎಸ್‌ ಚಓಡೆಯಲ್ಲ ನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗಾ ಚರ 8 ನರ್ಷಾಣ TOT) 25 015 
* ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7] ಹಾವಾನಾನಾಡ |ಹುವೌನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಜೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಚಓಣೆಯಳ್ಲಿ ಸ. ಸರಸ ಹಾಗಾ ಚರಾಕ್‌ ನರಾ 720ರ 010 ಮುಗಿದಿ 
50 ನಷಾನಾವಾರ್‌|ಹಾವಾನಾಜಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂ8ನ ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಜಓಣೆಯೆಕ ಸಸಿರಸ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ TNT) 14.00 0.10 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹುವಾನಾವಾದ್‌ ಇಲ್ಲಾ ನಾಗನ್‌ರಾ'ಗ್ರಾಮುದ ಎಸ್‌ ಓಡಯಲ್ಲ ಸರ್‌ ಹಾಗಾ ಚರಕ ನರಾ OTTO 7700 0.10 'ಮುಗಿದಿ 
[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (07171) 13.00 0.10 ik 
8 3 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 
737 ಪಷಾನಾ ಜಾಡ|ಹಾವಾನಾಬಾರ್‌ ತಾರಾ ಸಡದಾಳ ಗ್ರಾವಾದ ಎಸ್‌ ಟಓನೆಯಳ್ನ್‌ಸಸರಸ್ತೆ ಹಾಗಾ ಚರಂಡಿ ನರ್ಷ್ಟಾಣ ONT 27 010 OE 
ಲ್ಲ 
5] ನವಾನಾ`'ಜಾಡ]ಪವಾನಾಜಾರ್‌ ಾಮ್ಲೂ ಪನ್ನಾಎಪ್ಲ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಎಸ್‌ಜಿ ಓಣೆಯಲ್ಲ್‌ ಸರಸ ಹಾಗಾ ಚರಂ ನರಾ TT) I 013 ಮುಗಿದಿ 
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~್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಬ್ರೀಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಕಾಮು ಗಾರಿಘು 
ನ್‌ ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
4 ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
p) 7) % 7 
ಹಾಷಾನಾವಾರ್‌ ಇರಾ ಪಾಪಪಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣೆಯಲ್ಲ ಸ.ಸರ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂಕ'ನರ್ಮಾಣ [EVIE TI [KT ——rs 
ಹಾಷನಾ ನಾನ |ಹಾವಾನಾಜಾರ್‌ ತಾರ್‌ ಬಸರಾಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಬಓಣಿಯೆಳ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗಾ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 777 70.00 006 ES 
| dle. | 
377] ಪಷಾನಾ ಜಾರ |ಹಾಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದೆಲಾಷೊರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107178) 10.00 0.06 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
58 ಹುವೌನಾ`ಬಾದೆ `|ಹುಮೆನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಓಣಿಯ ಸಸರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಾಣ (07179) 11.05 is 0.06 |] 
§ [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5 ಬೀದರ್‌ ಪಾಡ ತಾರಾ ಸೊಲಷೂರ, ಪತ್ತೆಪೊರ, ಚಾಂಡೋಳ ಮತ್ತಾ 'ನಸಾತಷೊರ ಸ್ರಾವಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಒಣಿಯಲ್ಲ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 70.65 £3 ಘಾಗದಡ್‌ 
60 ಬೀದೆರ್‌ ಬೀದರ `ತಾಲೂಕಿನೆ'ಗಾದಗಿ, ಬೆನೆಕನಳ್ಳಿ ಬಸಂತಪುರ, ಆಶೇಯಂಬರ್‌`ಮತ್ತಾ`ಫತೇಷರ''ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಗಿರಿಜನ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (97642) 
61 ಬೀದರ ಪಾದರ ತಾಲೂಕನ ಚಿಮಕೊಡ ಚ್ಲಾರ್ಗಿ, ಜಾಂಪಾಡೆ ಮೆತ್ತು ಮಾಳಗಾಂವ'ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಎಸ್‌) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 0.35 ಕ್‌] 
067 g ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
(106771) 
[7 ಬೀದರ ಪಾಕ ಮಾನ ಇಕಾ ಇನವಾಡಾ ಹೌರನಳ್ಳಿ "ರಾಜನಾಳ, ಸಂಗನಳ್ಳ ಮತ್ತು `ಸಾಂಗವಿ'ಗ್ರಾಮೆಗಳೆ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಒಡಯ ಸಸರ್ತ ಮತ್ತ 30 030 ಪ್ರಗತಯಕಡೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (:07772) 
[= Re 
63 ಬೀದರ ನಾಡ ಇಮಾನ್‌ ಸ್ಯಾ ಇನಾಪಾಕ ಪಮರಾಷಾರೆ `'ಜೌನ್‌ನ್ಸ್‌'ಪತ್ತಾ'ಗಾದಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗರಜನೆ (ಎಸ್‌ಟಿ) ಓಡೆಯಲ್ಲ್‌ ಸಸರಸ್ತ ಹುತ್ತ `ಚರಂ8] 3000 030 ಪಗತಿಯಶಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (108214) 
₹4 ಜಾಡರ ನಾನಕ ನಾನ ಸಾವಷಾಕ ಎಸಂತಷಾಕ ಘತಷಾರ ಮತ್ತಾ ಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಎಸ್‌ಟಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಕಸ್ತ ಮತಗ 33 535 ಪಗತಹಾಶಡ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107884) 
65 ಭಾಶೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1: ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಗಳ ಸರಸ್ತೆ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು { 93043} (7 ಸಂಖ್ಛೌ 3193 = ಮಾಗಕರ | 
HT ಭಾಲ್ಕಿ ]ಜಾಲ್ಕ ತಾಲ್ಲಾನ ಹಣಜ'ಗ್ರಾಮದ ಪರತಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ರಸ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ 58 = ES | 
EE 
67 ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂ ವಟಕಚಂಚೊಳಿ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತ ಚೆರಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 33 ಕಾ T—Sಡ | 
68 ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಮೆ`ತಾಲ್ಲೂಕನ ಭಾತಂಬ್ರಾ'ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಳ್ಲ್‌ ಸರ ಚರಂಡ್‌ನರ್ಮಾಣ 333 SR ಮಾಗಿದಡೆ 
WR § 
87 ಭಾಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲಾನ ಮಹ್‌ರ್‌ಗ್ರಾಮದ ಪೌಿಶಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಟ ಚರಂಕ` ನಿರ್ಮಾಣ [x7 - NE 
FT ನ ಸನ | ನ್‌] ಹ್‌ (5 ಸಿ 3 EC 1 
70 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಾಮೂನ ಹಾಸವಾ'ಗ್ರಾಮದ ಗೆರಿಜನೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108120) 2000 03 [ಯಂದ 
Sa ವವ ನ 
7 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಶೆ ತಾರಾ ಚಾಳಿಗಾವ'ಗ್ರಾಮೌದೆಗರಿಜನೆ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸ.ಸ" ಪತ್ತಾ ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 108303) 3000 ಈ ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
[tS (BE — 
ps ಸಾಕಿವೆ Fx ಗ RE K] 5 FA RE 
72 ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕರಡಿಯಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಟಿ.) ಓಣಿಯಕಳ್ತಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡ ನರ್ಮಾಣ 008733) iia eR ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
— 
73 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳೆಜಾಷಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108116) 000 025 Sm 


5 Page4of5 


— 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ 
ನು ಮ ಗಾರಿಯ 
ಕ್ರ ಸಂ] ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಬ್ವರಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಕ 
ಈ ಗಳಲ್ಲಿ! ಸಂಖ್ಯೆ ಸ 
SR | 
T 0) 3 i 4 7 
5 ಪ ಗಾ ನಾ 
|” ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ ಜೈನಾಪೊರೆಗ್ರಾಮದ oT ಮ್‌) ಒಡೆಯಳ್ಲಸಸರಸ್ತ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108118) 200 (i ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
SEN. SUE ಜೂ 
75 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕನ'ಇಟ್ಟರಗಾ ನಾನಾಗ ದ್‌) ಓಡೆಯಲ್ಲ ಸಿರಸ್ತ್‌ ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108300) 3060 02 ಪೆಗತಿಯೆಳ್ಲಿಡೆ 
EE (SS Re! — 
76 ಧಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕನ ನನಾ ಸಾನ ಗವ್‌ ಪ್‌) ಓಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿಸಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107879) ಗ್‌ 600 ಇ ಪಗತಹಾಕ್ಸತ 
me | | 
3) ಣ ಸತರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ K y ಸ್ನ ಮತ್ತಾ ಗತ್‌ 
77 ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾಕ್ಸ್ಯ ತಾರಾ ಪಾಣ್‌ಷ್ಠಕ ಸಾಪಾಡ'ಗರಿಜನೆ ಮ್‌ ಒಡಹಕ್ಸಸನಸ್ತ ಮತ್ತ ತರಕ ನರ್ಮಾಣ'00295) ೦ ನ್‌ ಗಹ 
—— 
LIS ಧಾಳಿ By; ಗ ತಾಮಾಡ್ನಷ್ಸರ ಗಾವಾಡ ಗನ ದಸ್‌) ಓಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಸರ ಮತ್ತಾಚರಾಂಕ'ನರ್ಷಾಣ T0008) 5000 is ಪಾಡ್‌ 
ಿ K 1 
77 ಜಾಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ ತರಹಾ ಸಾವರ ಗ ಮ್‌) ಓಡೆಯಲ್ಲ ಸಸರ ಪತ್ತಾ ಚರಂ ನರ್ಮಾಣ" 08707) 00 0 ಪಗತಡಾಳಿಕೆ 
ಇಲ್ಫಿ 1 
FIN ಜಾಲಿ ಭಾಲ್ಕ'ತಾಲೂಕನೆ ವಕವಾಪಾಕ ಗಸ್ರಾವಪ'ಗರನನ ಎಸ್‌ಟಿ) ಓಡೆಯೆಳ್ಲೆ ಸಸರಸ ಪತ್ತ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 007885) — pe TT I JEST] 
ಇಲ್ಫಿ 3 54 k 
Fart ಔರಾದ ನನನ ವಾ ಪಾಪಡ್‌ ಪಾಷಾಗಾನ ಹೌನಗಾಂದಾ ಬರೂರ. `'ಧುಪತಮಾಳಗಾವ. ಸೆಂತಹೊರ, ಚಾಂಡೆಕ್ಟರ. BನಗಾಷRಷಹ್‌| os ತ ಪಾತ 
ಸಾವಳಿ, ಖಂಡಿಕೆರಾ, ಬೇಳಕೊಣಿ(ಬಿ.ಎಚ್‌.). ಡಿಗ್ಗಿ ಬೊರಾಳ, ಪಾಶಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎನ್‌). ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಲುರ, ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ). ಡೋಂಗರಗಾವ. 
ಬೆಂಬ್ರಾ, ದು 
(MS 
82 ಔರಾದ ಕರಾಕ ಇರೂ ಹಾಳ ಹೌಕ್ತಾಣಾ, `ಧುಪರವಾಡಿ, ಫಾಾಕಮಾಪಾಡ ನನರ ನಾಷಲಗಾವ, ಶಾಂಗ ಮತ್ತ್‌ಷಂದಿಕ್‌ರಾ ಗ್ರಾಮಾಗಳಳ್ಲೆನ] 30 - INE 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಚಿಜಜುಾಣಪತಿಚಿಟಿ) (94024) 
ss pes 
FEE ಮಾ ನಾನಾ ಗಾನಾ ತಣಾರಾವ್‌ ಮನದಾ ಗಂಡಾ ತಲಗ ಪಾನೆವರಗೆ ನ್‌ ಡವಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ನ ಕಸ ಪತ್ತ್‌ ಚರಂಡ[ 25 ಮಾಗನಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (93309) 
ಇ ಸರಾ ಕಾಮಾನ್‌ ಪತಪೌರ, 'ನಾಗುರ ಎನ್‌), ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ, ಚಚ್ಜಾಳ ರೂಕ್‌; ಧಾನಾನಾ್‌ಗಾವ ನಾವಾ ಸರದಾರವಾ8ಿ i ಪಗತಹಳ್ಳ 
ಯನಗುಂದಾ. ಬೆಲ್ಲಾಳ, ಅಕ್ಸಾಪೂರ, ಮುಥಖೇಡ, ಬೆಂಬ್ರಾ ನಿಡೋದಾ, ಸುಂದಾಳ, ಡೋಂನಗಾಂವ (ಎಮ್‌), ಬೇಳಕೊಣಿ (ಚೋ) ಮತ್ತು 
ಔರಾದ (ಬಾ) [ಸೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಎ 122.31 1.20 
1— 
—T 7 12231 1.20 
|  ; ee ದ 
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